ff | 
4 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 490 

2. ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಅಪ್ಲಾಜಿಗೌಡ. 

3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕೆ 16.09.2021 

4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 


b 


ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ಸಂ. ಶ್ತ [XE 


ಕ್ರ ಪ್ರ 

rs 3N8-5ಸೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2020-21 ಸೌ ಸಾಲಿನವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ [oT] ವಲಯೆದಡಿ, ಮಂಡ್ಯ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ' ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2018- 19 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 
ಕೈಗೆತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ನೀರಾವರಿ 2020- 21 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ 
ಮೋಜನೆಗಳು/ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ | ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ' ಕಗೆತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಃಏಜೆನ್ನಿ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 

ST ಮಗಾರಗಳು ಫಸುತ ಯಾವ ಯಾವೆ 
ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; (ಯೋಜನೆ/ಕಾಮಗಾರಿವಾರು/ತಾಲ್ಲೂಕುವಾ 
ರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) y 


ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಗತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಗು ಗಾರು ಯಾವುವು; ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. > 
ಏರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: (ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ "ವಿವರ/ಏಜೆನ್ನಿ ವವರ 
ನೇಡುವುದು) ಈ "ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ' 
ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ(ಯೋಜನೆ/ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


[ T7-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಗವ ತಾಲ್ಲೂಕೆನಲ್ಲಿ | 2021- 22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಗಲ 


NR 
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂಐಡ'93 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಕೂ 2021 


(ಹೆ.ಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


pe 
ಅಡುಗೊಡೆಯಾದ | ಖರ್ಜಾದ | ಮರನ | ಪಗ | 
ಈ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ/ವೆಚ್ಚ 


186 

— srs ons] — uses] wu 32 

——a— nse — eal — sos] 
103634.45 asso 190 226 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿನ ಸದಸ್ಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಅಪಾಜಿಗೌಡ (ಸಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚು 
Jet) Fp A ke) ಥಿ ® FN 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 490 ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು 


ಅನುಬಂಧ 
Fe Py py ತ: 
ಎಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 409(490) ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು 
1018-19ನೇ ಸಾರಿನ ಕೈಗೊಳ್ಳರಾದ ಸಾವನ ನವ್‌ 
r- UU 
pt ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗೊಡೆಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ; ಎಜೆ: 
ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೆಸರು ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ;ವೆಚ್ಚ| /ಎಚೆನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತು ಹಂತ 
ko ಮೊತ್ತ ಅನುಬಾನ 4 ವವರ _ ೬ 
EE ——— 3 —] DN RRL CR RL. D 
ಧಾ Wy: 
| SO 
ಟಾತ್ರಿಮಾರನಚಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡನ ಕಬ ಕೆರೆ ವಾಶ್ತು ಸೋಮಸಳಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಲ ಆನ್‌, ವೇಚಿ ಆರ್‌, ಪೇಟ Fe £ E ] ] y ಷು ಗ; ಯ: 
11 ಪಾಂಡ್ಯ | ಕಅರವಣಿ 1 ಕಿಅರ ನಟ [ನತೆಮಾರನುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಂದ ತ್ತ ಎನ್ನ ಉಮ 1540 1500 00, ಮೇರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
— | 
ನಾಗಂಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಘಲು ಕೆರೆಯಿಂದ ನಾಗರಘಟ್ಟ ಕರಗ ಎಂ.ಆರ್‌. 
2 | ಆರ್‌, ನೀಡಿ | ಕಅರ ನಟಿ Hy ಿ HJ 4 . ಗಾರಿ ಭೂರ್ಣಗೆೊ: 
ಸಾಂತ್ಯ | ಕಳದ, ಪಚಿ | ಕತರ ಪ [ನನ್ಗೆ ಅಸದಿ ನಿ ಪು 100.00 10000 sn Pe ಕಾಮಗಾರಿ ನೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— [NR WS SN SO 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕವರ್‌.ವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆಟ್ಟಹೊಸೂರು ಮೇಃ ಶಂಭು 
ಸ Cl ಪೇಟೆ ia " . 4 ಗಮಃ ರ್ಣಗೊಃ 
3 |] ಕಅರ್‌ಸೇಟ 6ಂರಸತಿ [ನ ಪವನ ನವಮ ಬ 4000 40.00 [XY poe ಕಾನುಗಾರಿ ನೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
p ಕ್ಷ ಆ ತೆ ಕರ 
ಸ ಪೇಟ ಶಾಜಧಟ್ಟ ಕೆರೆಯ ಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ಠೋಲೆದಬ್‌ ಕಾಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ § ಸವತಿ ಮೆಗಾ R 
+ | ಮಂಡ್ಯ ಕಅರ.ನೇಟೆ pigs 30.00 30.00 269 ತಿರುಪಕಯ್ಯ ಕಾಮಗಾಲಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— - — 
5 | ಮಡ್ಯ] ಕರವೇ ಕಆರ್‌.ವೇಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1000 10.00 909 ಎನ್‌.ಎನ್‌, ಆಏ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
J — IR — 
6 | ಮಂಡ್ಯ] ಕರರ ಕ.ತರ್‌ಸೆಯ |[ರಾಜಧಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಿಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ರಿ ಕಾಮಾಗಾರಿ - 00 15.00 296 ಅರ್‌.ಡಿ. ಕುಮಾರ್‌ | ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— ——— — — [ — 
ಮಂಡ್ಕ | ಕಆರ್‌ವೇಟಿ ಕಅರ.ನೇಟಿ | ನನಗೆರನವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಖು ಮುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಲುವೆ, ಬಳ ಮತ್ತು 40.00. 40.00 000 ಕೆ. ದಿನೇಶ್‌ ಬಾಬು | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- ಇತರೆ ಅಭಿನ್ನದ್ದಿ ಕಾದಾಗಾಲ | 
pS ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಕರ. | ನಗ ಕೆರೆಯು ತೂಟು ಮನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಲುವೆ. ಬರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 4000 40.00 [XN ಕಕ. ರನೇಶ್‌ ಬಾಬು|  ಉಮಗಾರಿ ಭೂರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ 
ಆಧೆನ್ನದ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
p ಕಓ.ಆರ್‌.ಪೇಸಿ ರಾಯಿಸಿಮುಲ್ದ ಕೆರೆಯು ಕಾಲುವೆ. ೧೮ ನುಪ್ತ ಇತರೆ ಆಧವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಂ 2600 2049 1590 ಮೋಟರ್‌ ಗೋಪಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಲಿದೆ 
0 || ಕಅರನೇಟ ಕಣರನ ಹಿಳನೆತೆ ಹೋಬಳ ಭೇಕಿನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಯವ ಕಟ್ಟಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರುಗಾಲ 1000 10.00 67 ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
H | [_ NN + 
1 | ನು] ಕಅರ್‌ವೇಟಿ ಕಆದ.ಖೀಟಿ | ನಳನ ಹೂ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಮ್ತು ಮೇಲುಕೋಟೆ ದಾಟಯಲ್ಲಿ ಏರುನ ’ wo 20.00 [2 ಮೋಟರ್‌ ಗೋಪ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ ಕೋಟಿ ಹಾಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಆಭೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
Ty ——— — 
» | § ಹಳದ | ಪಲಗರು ಹೊಟಳ ಟಿಕೆ. ಹಳ್ಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕ್ಸಪ್ರಸ್‌ ಫೀಡರ್‌ RN ಮಂ ವಹಲ § ನೆ 
1 | ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳಿದಳ್ಳ ಉನಡಿಬನರು ಮೊ ಬ ಅಂವ ಬು 45.00 1500 000 ಎಂಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
——k— me | 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ (ಮಂಡ್ಯ ಹಥ. ಪಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲಿರು. ಕಸದಾ ಪೊಬಳಿ, ಬಾಣಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ 75.00 75.00 [eT ಎಸ್‌, ಬನವರಾಜು |[ಕೇಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಜಧೆ್ನಲ್ದಿ ಕಾವಾಗಾರಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ - ಕಸದ ಹೊಜುಳ ಹಾಡಿಕೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮುಗಾಲ 300೦ 150.00 000 ಎಸ್‌. ಬನಪರಾಜು [ಕುಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮಳವ ಮಳವ ಜನೆ ರಳಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಖು ಬಾಣಗುಳ್ಳ ಗಾನವ ಆಬ್ಲಾನಬ್ಯುಣಕರ |. 5900 $0.00 57 
ಳ್ಳ A3 ಅಭಿವೃದಿ ಕುಮಗಾಟ > Ne 
SON SN ರುಮಾರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಟ ಮುಂಡ ಜೆಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಟು, ಆಟುವಿಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಆಭವೃಲ್ಲ | | 
'ಮಳಿನಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ hig 30.00 50.00 3152 
p NN tl 
K ಮ ಮೀದ ಸದಾ ಹೋಬಳಿ ಅಮ್ಮತೇಕ್ಣರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವ ಸರ್ವೆ ನಂ.670 2 ಎಕರೆ 
” | ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಫದೆಣರಲ್ಲಿ ಬಸಿದ ಕಟ ಅಧಿ ಕಾಪಾ 0.00 
+ ಲ 
[3 ಮಂಡ್ಕ ಮುಳಬಳ್ಳಿ ಕಂಸಾಗರ ಗ್ರಾಮಡ ಉಮಾರಕಟ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಳ 10.00 10.00 0.00 ಸಿ.ಎನ್‌. ಗಜೇಂದ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—lL 
9 | ಮಾಡ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮುಳಿನಳ್ಳಿ ಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಷುದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲ 1009 10.00 [XY | 
KR — BR — 
3 § ಮಂಡ್ಯ | ನಾಂಡಬಮುರ | ಮೇಲಕೋಟಿ 'ಬಂಕಾತೊಣ್ಣರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವಮಿ 10000 100.00 5193 ಕುಮಾರ್‌ ಉಾಮಗಯಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
_ I 


m ಮುಂಡ್ಹ | ಪಾಂಡವಿಮುರ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಹಾಡರಿಖಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 30.00 0.00 ಜಗದೀಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ » 


7 ಸಿಎಂ. ಕಾಳೇಣೇಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಯಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೈದ್ಧ 1500 


PS 


ಮೂಂಜ್ಯ ಹೆಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ ಫಾಲ್ದೂಕು ಮಾಧ್ಯ ಸಂಗಾಪು ಬಳ ಕಿ 50000 $00.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಭಿಗ್ಸದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ, E ಮಃ ದುಪ 
+ ; ———— nT 
ುಂಿಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡಿಪ; 'ಲ್ಲೂಕು ಆರಕನ ಮು ಷ್ಚಕೊಪಲು R 
೫ ವ | sen | ನಸೆಕ್ರವಾರಿದ್ದಯು ತಾರಖು ನರಕ ಹಾಲ್‌ ಕಷ್ಟಟೊಪ್ತ 22500 325.00 ! 1422 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೆಸಂಡಿದೆ 
ಕರೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ \ F 
(MS 2 x , p 
\ TT - KY B: | 
4 | ಮಂಡ್ಯ] ನಾಂಣಂರ | ಮೇಲಕೋಟಿ | ಮಂಡ್ಯ ಹಲ ವಾಂಯಿನಿವಾರ ತಾಬ್ಬಾರು ಡಿಂಕಾ ಕರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕುಮರ mp 27330 8878 - ಎರ್‌. ಬಾಸ್ಕರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಈ ll i —— 
2 | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂತನಬರ | ಮೇಣಖಟೋಟೆ n ಇಡಸ್ಳ ಕೆರೆ ಜಭುಷ್ನದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4000 [ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- — — x — A k Hl 
ಮೇಲುಕೋಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ 9809 9800 7816 ಕೊಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮಿ 4 MSS 
— 
ಮೇಲುಕೋಟಿ | ಮಂಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವರ ತಾಲ್ಲುನ ಲಿಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ ಜಭಿವ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 8900 3.೦0 68 3 ಕೆಂಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
| I 1 _ 
೫ | ಮಂಡ್ಯ ಮೇಲುಕೋಟೆ 1500 7500 [XN ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ 
KAR TT —— + ಗ್‌ T 
30 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ 75.00 75.00 0.00 ಜೆಆರ್‌, ಗೌರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
— 
3m ದಾಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಚುರಿಗಲ ಫಿ, ಬಿಂಡಿಗಿನವಿಲೆ ಕೊಡಗಿಕಿರೆ ಆಭಿವೃದ್ರ ಕಾಮಿಗಾಟ 200.00 200.00 60.38 ಬಾಸ್ಕರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ g 
ಕೆರೆ ಮೊದಿ ಶ್ರೀವಭರದಾರಮನೆ ಕರೆ ಅಧೆ ಫಟಿ ಟರ 
ಮೋಳೆರೆ ಮೋಬಳಿ ಶ್ರೀರಭಂಡಾಲಮವ ನೆರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕುಡುಗಾಲ (ಬದ 00 100,00 ೫100 ಕಾಮಾರ್‌ ಕಾಮಗಾದಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ) | 
dl — -— dl 
\ le ಏರಿಎಗ್‌, 
ೊಡಬಟಕಾ ಕರಿ ಅಭಿಜಿ , y ಬ ಎರಿವಸ್‌. PER 
ಡ್ರಜಟಕಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ f 50.00 K 30.00 7.7 ಬಂದರೇ ಕಾಮಗಾರಿ ವಣ ೧್ಣ೯ಗೊಂಡಿದೆ. 
HE — - REESE Ri 
ಹೋಣಕಿರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಲುದೇವನಿಹಳಿ ಗ್ಣಮುದ ಕರೆ ಪುರ್‌ ಜೇವನ ಕಾಮಗಾರಿ 1540 50 3000 ರುಮಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— ——— EE — K 
ಚಿಳ್ಳೂರು ಶೋಕ ಶಿಃ ಅದಿಖುಂಖನಗಿಟ ಕೈತ್ತದ ಪ್ಯಾಕ್ಟಯಲ್ಲಿ ಬರುವ - S 
5 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ನ § ತ್ರದ ದ K 585 ಹೆ.ಅರ್‌, ಗೌರೀ: ಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. $ 
3 ಸಾಗಮಾಂಗ ನಾಗಮಂಗ: ದಾ 9೪0.0೦ 90.00 BOS ಅರ್‌. ಗೌರೀರ್‌ ಕೇಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
pe ಎಸ್‌.ಕೆ. ಎಂಟರ್‌ 
3 | ಮಂಯ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಗೆ ಬಳ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಡುವಲ್ಲಿ ಕರೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲ 4000 0.00 31 ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 
Rees weil 
— 
3 ಮಂಡ್ಯ ರೆ ಕಿರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗರಿ H0o.00 110.00 090 ಬಿ. ಮಹೇಶ್‌ ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
— A — 
mi - — — —— — 
# ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಚ್ಚಗರೆ ಕರೆ ಅಭವುದ್ದಿ ಕಾಮಗುಲ po) 5000 000 ಎಸ್‌, ಬಸವರಾಜು | . ಕಾಮಗಾರಿ ಷೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮ 
| Wl | f i A EPS 
39 | ಮಂಜ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಲಾರ ಕೆರೆ ಆಭಿವ್ಯಿದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 5090 500 00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 1 ಗ 2 ES 
T + | 
1 | ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡ್ಯ 'ಮಂಜ್ಯ ತುಲಿಜಾನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 000 10.09 68 ಜಿ. ಆ ಕಾದುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
is r ಕಣುಭನಿರ ಗಾದುದ ಹುಚಿರನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ oo 2 
a | ಮಂ್ಯಾ|- ಮಡ್ಧೂರು ಜಟ | ಸರರನನ'ಗಾನಿವ ಹ್ಯಾ ನ್ನ ರ್‌ 3500 45.00 [XV ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೬ ಬ ಸ ತಾಮಗಾರಿಗಳು p p 
ES; J eos |p 
42 ಮದ್ಯದ: ಓಂದಿನಟ್ಟಿ ಅಭವುದ್ಟ ಹಾಗೂ ಇನ್ಯಕಿರೆ ಅಭಿಷ್ಯದ್ರ ಕಾಪಾಗಾರಿಗಳು 4600 400 ೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿಟೆ 


43] ಂಡ್ಯ-| ಮುಯ್ನೂರು. 'ಮಮ್ಮೂರು: 'ಬು್ಪನಂರ್ಣು ತವ 30.00 20.00 0೪ 


4 | ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು ' ಮುಷ್ಣೂರು ” ಮುಗುಳಟ್ಟಿ ತಜಬೃಲ್ಲ 20,00 20.00 0.00 
NR ನ್ನ 
NN —] ಚನ್ನಯ್ಯ | 
ಹೋರನಕಿಟ್ಟೆ ಅಭಜೃದ್ದಿ 10.00 10.00 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 — —— 
00 10.00 - 0.00 ಕಾಮಗುರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—— | 
ಮಂಡ್ಯ ಒಟ್ಟು. 4275.30 3275.30 2917.24 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಹ ಪಾ ನಾವ್‌ ನಾನಾ Ty 
1 | ಮಂಡ್ಯ | ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು ಪಿ.ಎಸ್‌ ಪೈಷ್‌ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಜ್ಜಿಣದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ 198.00 19800 - 200.00 
ಗಮಗಾರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿ 
SN 1 ಸಾಮಾ RE ಮೌ ನೆ | ಠಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತತಗೂರು ಹೊೋಬಳ ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗ 
3 | ಮ ಮದ್ದೂರು | . ಮದ್ಧೂ py 0. . 2 
ಡ್ಡ ಸ ನುದ್ಧೂರು ಜುನಜ್ಞೀತನಗೊಳಸಿ ಕರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. “50.00 45000 3429 
MN —T - 1 Rl _} 
ಲೂರು ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಪ್ಟೊ N 
3 | ಮಂಡ್ಯ | ಮದ್ಧೂರು ಮದ್ದೂರು *ದಖಾರು ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಷ್ಟೋಜ್‌ ರಕ್ತೆ ಅಭಿವೃಲ್ಲ 50.00 50.00 36.88 ಪಿ. ಜಗದೀಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


| ಕಾಮಗಾರಿ | 


ಮಂಡ್ಯ ಹಲ್ಲಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಕುಂಡನಕುಪ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಮೆ॥ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ 
4 ಮಡು ಮದ್ದೂರು F ಪ ನ 90. . 9.8 ಒ ಗಾ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮಂಡ್ಯ 'ದ್ಲೂರು ನರು | ತರಿ ಕೆರಿಗಳಗೆ ನೀರು ಪಂಜಣವ ಐತ ನೀರಾವರಿ ಯೊಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 99000 99000 35934 ಕನ್‌ಸ್ಟಕದ್ಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| _ 
ಸರ್ಗಿಫಾನ ನ ನಾಡಾ ಮಾನ ತನನ ನಡಡಾಣ ——— 
5 | ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ | ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಬು ನಿರ್ಮಾಣ ಪಾಗೂ ಏರುಕೊಳವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೈಪ್‌ 10.00 10.00 3.40 ರಾಮೇಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
I ಜಾಯಿಂಟ್‌ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ IR 
— ——— 'ಮಾಡ್ಕ'ನಕ್ತ ತರಾಗವನ್ನಾ ನಾನ ನನಾಸಾ್ಷನಗ್ರಾನರ ನಾ : ESS 
6 | ಮಂಡ್ಯ | ಶ್ರರಂಗವಟ್ಟಣ | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | ಖೋಕವಾವನಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಬ್ಲೂಕು, ದಡ್ಡ 1440.00 1440.00 8975.76 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಹೋಬಳಯಯ 54 ಕೆರೆ/ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವ [ಕಂಪನಿ 
T ಮಧ್ಯ ಪಾ ನನದರ ಫರೂನ ವೃಷ ಗಾನ್‌ ತನನ ರ್‌ ಫ್‌ 
7 | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡವಪುರ | ಮೇಲುಕೋಟಿ | ಆಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಬಳ ಹರಿಯುವ ಮೊಸಳಿ ಹಳಕ್ಕಿ ನಿನನ್‌ ನಿರ್ನಿಸಿ ಎತ $100.00 8100.00 6192.65 ಅಮ್ಮತೆ ಕನ್‌ ಶೃಕ್ಷನ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ವಡ್ಡರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಣೆವ ಕರೆ ೈಸಿಂಗ್‌ ಮೆನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
3 2 Kl 
'ಪಂಡ್ಕ ಇಳ್ಸಿ ನನಷನವರ ಘಾನ ಬಳಘ್ಣಗ್ರಾವ ಸರಾ ್‌ ರೆ ತಂತ ಕಾಪಾ 
8 | ಮಂಡ್ಯ | ಖಾಂಡವುರ | ಮೇಬುಕೋಟಿ | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಐತ ನೀರಾರರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು 19800.00 19800.00 1439.81 ಅಮೃತ ಕನ್‌ ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌ | ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಂಖ್‌ ಮತ್ತು 
ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ (ಮೈಕ್ರೋ) ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲಿಸುವ ಟೆ.ಸ.ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ . 
———— —— 
8 ಒಟ್ಟು 43998.00 3998.00 3065733 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಂದಾರು 
_ | 


p — 
ಮಂಡ್ಯ ಜೆಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌,ಬೀಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಕ್ಕೇರಿ ಹೊಗಳಿ ಅಮಾನಕೆರೆ 
.ವರ್‌.ಖೇಗ ರ್‌.ಪೇಟಿ p 00 . 105. ಡಿ.ಜಿ. ಶೋಕೀರ್‌ | ಕಾನುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
1} ಮಂಡ್ಯ] ಕವರ್‌ಜಿಣ | ಕೆಆರ್‌ಪೇಟಿ ಟದ ಸರಣ ಇ ಪರ ಸಮ್ಮಾ ಅಮ 105. 195.00 5.00 ಶೊ ೯1 
dl | _ [Ms 
ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳ ಹೋಮಳಿ, ಬಿಲ್ಷೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಬಣಿ ಕಲ್‌ ಬಿಟ್ಟ 7 ಎಂ.ಅರ್‌. § 
p S .ಎರ್‌.ಜೇಚಿ .ಆರ್‌,ಹೇಟಿ ಚಿ (05.0 195.00 19 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3 | ಮಂಡ್ಯ | ಕಂರ್‌ಪೇಟಿ | ಕೆಆರ್‌ನೇಟಿ ಹಳ್ಳಕಿ ಹಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 95೦9 (9 ಸೋಮರೇಖರ್‌ 
ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳ ಹೋಬಳ, ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಲ ಪಳ್ಳ K 
5 .ಆರ್‌.ಹೆ! .ಆರ್‌.ಪೇಟಿ s 35.0೦ 25. 2500 ಕಜೆ. ಉಮಚೆಂದ್ರ | ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3 ಮಂಡ್ಯ ಕ.ಂರ್‌.ಪೇಟಿ ಕ.ರ್‌.ವೇಟಿ ಶೋಲೆವೆಲ್‌ ಕಾಸ್ಸೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. . 90 ್‌ 
——————— —— —— —u— _ 
೬4 ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌, > 
4 | ಮಂಡ್ಯ[ ಕಅರ್‌ಪೀಟಿ | ಕಲರ್‌ ಜೀಟ |ಯಲಾದಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಸವಃ ನಿರ್ಮಾಣ 40.00 40.00 0.00 ಣ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
- ಚೆಕಡ್ಳ್ಯಂ ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ವೆಂಕಟೀರ್‌ 
_ — 
ವಾ ಹೋಳಿ ತರಘಾಷಬಾವಾರಂದ ಪಷ್ಯಾನಸನವ್‌ : ಎಂ.ಆರ್‌ 
5 | ಮಂಡ್ಯ | ನಾಗಮಂಗಲ | ನಾಗಮಂಗಲ ಹೋಗುವ ರಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರಡು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 7560 75.00 ಸೋಮಕೀಖಲ | ರಾಮೆಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
| SNRDSR 
ಗೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಕೋಡಿಯುಂದ ಜಾದೇಃಶ್ವರಜೇವಸ್ಥಾನಕ್ಳಿ ಹೋಗುವ 


40.00 40.4 60. ಎನ್‌.ಎಸ್‌, ಗಿರೀಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ರಸ್ತೆಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ. ಕಾಸವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ K 000 ೧೦೦ ಸ್‌ 


ಮಂಗಲ ನಾಗಮರಿಗೆಲ 


ಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿಕ ಡ್ಯಾಂ 


7 | ಮಂಡ್ಯ ಗಮಂಗಲ | ನಾಗಮಂಗಲ 3500 3540 35.00 
- N ರಾಣ 
ns 
ಹೊಣಕಿಕ್ಳೆ ಹೋಬಳಿ. ಕಶ್ರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ತೆಂಕಲ ಹಳ್ಳದ ಪಿಕಪ್‌ 
ವ ನಾಗೆಮಂಗಲ | ನಾಗಮಂಗಲ 0.00 120.00 .00 ಇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
8] ಮಂಡ್ಯ ಗೆಯ 7 ನ ಕಾಪಸುರಿ (ಬದರಿ) 1200 0.0 120. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
Fo Su 
ಮಂಚ್ಚ ಜೆಲ್ಲೆ ಪಾಂತವಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಗನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಪಾರಿಡವಮುಃ ಹೀಲುಕೋಟಿ ಸ ka % 96೦.೦೦ 960.00 98.4 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
K 'ಢವಮರ | ಮೇಲಾಕೋ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಟೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಖಿ 6 0 Red ಗಾ ಮೂರ್ಣಗೆೊಂದ 
ಹಂಸ ಧನಾಂಡನನಾರ ಎಾಲ್ಗಾನ ಪಳರೆಟವುಯ. ಕಪ್‌ ಮತ್ತ [a 
10 | ಮಂ ಪಡವಮಕೆ ೇಶ್ರರಮರಂ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕಿ ಸರಣಿ ಚೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ $60.00 $60.00 300.55 ಕ.ಅರ್‌. ಸುಶೋಪ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ 
| — 
ನರಗಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 40.00 40.00 ಬಿ ಕಹತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
— 
ನರೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬೊಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಃ ನೀಗುವ ಹಕೆಪ್‌ ಹಾಗೂ 
ರಿ ಕರೆಬುಂಡೆ ಬಗೌಡಗೆರ ಗ್ರಾಮವ ಕರಗಿ ಹೋಗುವ ಕವ್‌ ಹಾಗೂ $0.00 $0.00 50.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೈಖುಗರ ಕಾರ್ಜಾನೆ ಹಿಂಭಾಗ ನಾಯಿಡಳ್ಳಂಂದ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪರಿದು 50.00 $0.00 50.00 i ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


'ಅಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳ ಹರಿಯುವ ಪಳ್ಳ್ಕಿ ಬಿರ 
ಆಶಂಸಪಟ ey Ty 5 [3 } . 4 6. - ಗಾಮ ೊರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 

4} ಮಂಡ್ಯ | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | ಕ್ರೀರಂಗಬ್ಬಣ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕಮಾರ j 10.00 10.00 963 ಕಾಮಗಳರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
RS SR - — 
8 | ಮಂಡ್ಯ | ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಗಣಂಗೊಡು ಗ್ರಾಯದ 'ಬಳ ಹರಿಯುವ ಪಳ್ಳಿ ಚೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 10.00 93 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಗಗೊಂದಿದೆ. 

—— dH - — Eo 
6 ಶೀರಂಗವಬ್ಬಣ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಡ ಬಳ ಹುಯುವ ಪಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ’. nooo 11000 96.3 ಸಾಷಸಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಯಿದೆ. 
7 ಮೂಡನಾಳಿ ಗಾಮದ ಬಳ ಹರಿಯುನ ಹಳ್ಳಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ - 
| ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಸ್ಪನ್‌ಳ್ವ ೧: % ಆ : 1000 10.00 983 ಕಾಮಗಾರಿ ಶೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ತೀರಲು ಕಾಮಗಾರಿ | 
- Y ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದೇ 
ನರಿದ್ದುದರಿಂದ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕೆಂಸಾಗರ ಗಮದ " ಉಳ್ಳಂಬಳ್ಳ ಹಳ್ಳ ಸ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಹರ ಪಾಲಿಸ iy 50.00 50.00 [) N.B. Ramesh ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ನ ತಕ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಸೋಪಾನ ನಿರ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿ | ಸ್ಯಗಳರಾಗ್ದ 
ಷನ ಪಾ ಾ್ಸಾ ಸ್ರವವ ದುರ್ಗಾಪರ “ 
9 ಮಳವಳ್ಳಿ ಡೀವಸ್ಯಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಅರುವ ಹಳ್ಳಿ ಸರಣೆ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 70.00 [) ಚಿಂಡರ್‌ ಮೌಖ್ಯಮಾಬನದಲ್ಲಿದೆ 
R ಮದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ" ಸೀತನತೊರಿಗೆ ಸರಣಿ ಚಿ: — 
20 ಮದ್ದೂರು is ನ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸೀತ ಲೇ ನಲ್‌ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 630.00 630.00 775.40 ಮೆಃ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ K k % 
& - (i — R| 
೫ ಒಟ್ಟು 3695.00 3695.00 337.50 
ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
1] ಮಂಡ್ಯ | ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳೆ ನೆಂದೀಷರ ಕಿರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 100.00 [ ಜಿ. ಮಪೇರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
—L J - Jl—- L SS 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಮಂಡ್ಯ ಜೆಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಣ್ಣೆಹೊಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ | 
1 ೦: ಪಾಂಡವಪುರ | ಮೇಲುಕೋಟಿ Ck 350.00 750.00 786.07 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮಂಡ್ಯ ವ: ಹತ್ತಿರ ಉವೇರಿ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕಾಮಗಾರಿ 09 5 6 ರಿ ಮೂರ್ಣಿಗೊಂ 
[S| AS SE Ll 
_ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 
ನಷಬಾನ್‌ ಇರ ಇಂರಗಂನ ವೇವರಾಮಿ ಾ | 
ಮಡ್ಕೂನು ಪಾಲಯ್ಯ ಉುಟಿಂಗ ೧ನ ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ ಕಸಕ್ಕೆ ಚಿಕ ಡ್ಯಾಂ 10.00 1000 935 ಜಿ.ಕೆ. ಜಗತ್‌ ಕಾಮಗಾಟಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
ನಿರಾ 
[es me — — SS | 
2 | ಮಂಡ್ಯ. ಡುದ್ಧೂರು ಮಮ್ಯೂರು 10.09 1000 a8 ಕಾಜಾಗಾರ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಡ್‌. ಮಾಯ್ಯುಡವರಿ-ನರ್ನೇ-ನು-323-ಬಳ್ಲ- 
ಮಂಡ್ಯ | R ಸ್ಟ Gao 
3 ೧ಡ್ಕ|_ರುಡ್ಯೂಲು: ಪ $50 6.00 5.96 ಕಾರುಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ 
{ T — — 
ದುಂಡನಶಳ್ಳಿ ಗ್ರಿಮುದ ಬರದಯ್ಗುರವರ ಜಮೀನಿನ ಸಃ 
54 |] ಮಮಾ ದುಮ್ಧೂರು ಸೃ ಗಿನುವ ರನ ಮನನ ಪಳ್ಳ 10.00 10.00 34 ಜಿಕೆ. ಜಗದೀಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಖಂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
| I iN lO 
K K RN ಸಂಗ | ಬೆ6ಯನಿ ಗ್ರಿಮದ ಸಸಿ ಜಂಗಿ ಬಂಟಮ್ಮ ಕೋಂ ನೆಂಕಟಿಪ್ಪ ಜಮಿಣಿಸ ವಗ 
5 | ಹಾ! ನಾಗಂ | ನಾಗಮಂಗಲ ಮನ ಸಂರ ಅರ 35.00 3500 3587 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
J + SN _ — 
' [ಕೊರದನಗುಂದಿ ಗ್ರಾದುದ ಸಿಂಗ್ರಿಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯರವರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ೬ಕವ್‌| ಕಾಮುಗಾಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಆನಿತಿಮ 
6 ಮೇ ನಾಗಿಮುಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ A ks x 5. 4 ಬಸ್‌.ಜೆ, ಜಃ KS 
ಡ್ಯ ಗಮ: ನಿಗವುಂಗ: ವ್ಯ ನನ್‌ ಪರವಾ 35.00 35.00 00 ಸ್‌.ಜೆ. ಜಗ ದೀರ್‌ ದೆ 
OS SO SN 
ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮವರದಯ್ಯ ಜಿನ್‌ 'ಚಿಕ್ಕವಣಾಯಿಗಯ್ಯರವರ 
7 1 wo ನಾಗಮಂಗಲ ಬಂಗ ky ೫ ? ] 7 ವಿ. ದಿನೇ ಇರಿ ಮೊಂರ್ಣಗೊಂ! 
ಡ್ಯ ಗಮ: ನಾಗ: ಬನಿ ಹಳ ನಾಗ 15.00 ಚಂ Ir ಕೆನೆ. ರನೇಶ ಕಾಮಾಗಾರಿ ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— IR —— — [MR — 
” 8 | wo ಣಾಬಂಲ | ಣಾಗಮುಂಗಲ | ಮೊಟಿನನಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಕಬಮ್ನ ಕೋಂ ನೆಂಕಟಪ್ಪರವರ ಒಮ 5000 50.00 5235 ಮಗಾರಿ ಮೂರಿಗೊಂಡಿವೆ 
೦ | ron | ಅ ಸನ್‌ ನಿಮಗ ಮ . 5000 . . ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂ: 
SN _ R 
 ಸರತೇಲಾಚಿದಳ್ಳ ಫೋಬಳ್ನ ಕೊಟಿಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನಾದ ಮೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ರಾಮವಾಸ 
ಪೇಚಿ 5. . . ನಿಂಗೇ ಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂ 
9 ಕಆರ್‌.ಪೇಟಿ ದ ಪ ಪ 150 1500 15.45 ನಿಂಗೇಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ——— 
N ಸಂತೇವಃಚಿಯಳ್ಳಿ ಹೊಬಳಿ. ಬೆಳ್ನನನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಗವಿಂಂಗನಾಥನ್ಯವ H 
16 | ಮಂಡ್ಯ] ಕಲರ್‌ ಪೇವಸ್ಯಾನದ ಪತ್ತಿರ ಹುಜಗರ ಬಮೀಃವಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರರ್ಷಣ 10.00 1000 [A ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಕಾನುಗಾರಿ 
— — — — 
A ಚಎಸ್‌ ನ ಯೊೋಬನಿಯದಿ 
-ಸಂತೇದಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಅಧಲಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ವಪ್ಪಗ ಕಟ್ಟೆಯ ತ್ತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಹಚಿ $ ಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧನ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಪತ್ತಿ ಮಚ ್ನಿ 
| ಮಂಡ್ಯ | ಕಅರ್‌ಪೇಟಿ | ಕೆಳರ್‌ಜಿ ಪಮೇಶನಿ ಜಮುನ ಪತ್ತಿನ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮುಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ lo.00 [000 00೦ ರಾಮಚಂದ್ರ | ೂಂಡಿದ್ದುವನಸ.ಕಿ ಯೋನಿ 
ಅಡಿ ಕಮರಿ ಕೈಜಿಡಲಾಗಿದೆ 
—1 ——— ಕೈ 
ಶೀಳನಿದೆ ಹೋಬಳಿ, ಪತಂತಿಮಂ ಗ್ರಾಮದ ಶುಬಕಡಿದಳ್ಳಿ ಕಿ ಚಿ ಡ್ಯಾ 
.ಪೇಟಿ ಅರ್‌.ಜೀಚೆ t . . . ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ 
ಕಆರ್‌ ಪೇಳಿ | ಕಆರಜೀಟೆ Midian 1000 10.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
——— 
ಶೀಳನೆರೆ ಮೋಬಳ. ನೀತಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಿ ದುಖದೇದಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಇತ್ತಿ 
ಪೇಟೆ ನೇಟೆ ks § 4 ಮಚ ಗು; ಸಾರಂಭಿಸಲೇಕಾಃ 
ಕೊಡ್‌ನೇಟಿ | ಕಆರ್‌ವೇನಿ ೯ ಡಾ ಗರಿ ಕಾಗ 1.00 1.60 00 ರಾಮಚೆಂದ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ನ್ರಾರಂಭಿಸಲೇಕಾಗಿದೆ 


Hl | BN 


ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಜತ್ತಿ ಚಿಕ್‌ 


Wy ಪೇಟ ಫೇ ಾಮಗಾಃ 
14 ಕ.ಆರ್‌.ಹೇಬೆ ಕಅರ್‌ಪೇಟಿ ಗ ಅ 1.00 100 000 ಕತಿ. ದಿನೇಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Ja J — 
5 | ಮಂ .ಹ.ಅವ್‌. ಹೇಟೆ ಕಿಆರನಟ | ನರತೆನಾಸಪಳ್ಳ ಹೊಳ್ಳ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬನ್‌ ೇಖುಂಟಯ್ಯರ ೬00 woo 1.91 ರಾಜೇಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ ಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
L —— _ Im NA 
ಸಂತೇದಾಚಶನ್ಳಿ ಮೋಬಳಿ, ಟುಂಟಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಳೆಯ ಪತ್ತಿರ ರುಂಜ - A 
ಬರ ky ಭ y , y 4 ಗಾಮಚಂ: ಗಾ: ಭೆಸಬೇಕಾಗಿ 
16 | ರ ದಕ ನ 1.00 i100 54 ರಾಮಚಂದ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
RN ui — - 
ಬೂರನೆಕಿದೆ ಹೋಬಳ, ಚಿಕ್ಕಿಗಾದಿಗನಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯಾ ಬನ್‌ [ ೯ 
ಸ! 3 1.4 1.04 .. ನುಜೇಗೌಃ pi. ಗೊಂಡಿ 
7 ಮಂಡ್ಯ ಮಲಭಿಂಗಯ್ಯನವರಿ ಜಮಿಳಿನ ಪತಿಂ ಪಿಕೆ ದಾಲ ಗರ ಕಾಮಗಾರಿ 1.00 1.00 1.23 ಠಾಜೇಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
L | — 
1 | ಪದರ ಗ್ರಾಮದ ನರ್ನೆ ನಜ? ಮುಟಸಿದ್ದಮ್ಯು ಬನ್‌ ಮರಿವಂಿಡಿಬ್ಯಾರವರ ಹತ್ತಿರ § N 824 ಕಟಾಚೆಲವತಿ ಗಮಗುರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[3 ಬ್ರರಿಗವಟ್ಟಣ ಮಾಯುವ ಇಳಿ ಹ ಪನಿ ಬು 30.00 30.00 28.2 ವೆಂಕಟಾಚಲ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊ: 
HL 
1 ೦ ಂಗಭಟ್ಟ ಹರಂಗಣಟ್ಲಣ | ಸೌದಿ ಗಾಮದಿ ಜೆಲುಬರಾಲು ಜನ್‌ ಸದ್ದಂದ್ಯ ಮಿತ್ತು ಸುಂೆರ್‌ರವರ ಎ್ತಿಂ T 25.00 25.00 12.44 ಕೆ.ಆರ್‌. ಸಂತೋಷ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಂ | ಹಿರಾಗಜಟ್ಲಣ | ಶ್ಞಂಗಣಟ್ಲಣ ಹುಂ ನೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಜಾರಿ ke ೨ ಲ್‌ ಸಂತೋಷ 
- [_ (NR 
[~~ ನಾಯ್ಯ 
30 | ಹಾಂಡ್ಯ | ಶ್ರರಂಗವನ್ನಣ | ಸ್ರೀರಂಗನಬ್ಲಣ | ಮೊಡ್ಡಲಾವಯ್ಯಂನರ ಜಮೀನಿಸ್ಲಿ ಹುಯುನ ಪಿ ಹೂಲಗಲನೆ ನುಖ್ಞ 20.00 20.00 927 ಎ. ಧನರಾಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರತ್ತಣಾತ್ಸರ ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


SS — —- A Re] 
A ಣ | ಶುರಳಿಕ್ಯಾತನಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನಂಜಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿ ಹರಿಯುವ R ಎಂ.ಆರ್‌. ರ್ಣಗೊಃ 
ಹೀರಂಗವಟ್ಟಣ ಹಿರಂಗಬಟ್ಟಣ ಇಳೆ ಬೆ ಡಂ. ಣಿ ಕಾಮುಗಲಿ 25.00 25.00 25.81 ಹೋಮರೇಖರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಅಂಕನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ವಾಮದ ಸಿಕ.ಚಾಮುಂಡಯ್ಯ' ನರ್‌ ಪಡ್‌ 
3೫2 | ಪಾಂಡ್ಯ | ಕ್ರರಂಗಬಬ್ಲಣ | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | ಚಿಳ್ಕರುಂಟಿಯ್ಯರಬರ' ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಪಳ್ಳಿ ಚಿಳ್‌ ಡ್ಯಾಂ, ನಿರ್ಮಾಣ 30.00 30.00 30.82 ಕೆ.ಆರ್‌, ಸಂತೋಷ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
lt ಕಾಮಗಾರಿ Iq 
p ಸ ತಂನಷ್ನ್‌ ಗಾನಾ ಪನ್ಸದ್ಯ ರನ್‌ ಸತ್‌ ಪತನಾ ಪತ್ತ ದ್ಯವಷ್ನ 
33 ವಮಾಂಡ್ರ ಶ್ರಿನಂಗಪಟ್ಟಣ ರಿರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬಿನ್‌ ಸಂಭಯ್ಯರವರ ಜಮ್ಮ: ಹತ್ತಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ. 30.00 30.00 29.08 ಡಿಜಿ ಲೋಕೇಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
_1 1 ನ 1 We 


oT 


'ುಮಟ್ಟಯ್ಯ ಬನ್‌ ನವರು ಕೃಷ್ಣ ಐ ಲಂಗಯ್ಯರವರಿ 
2 | ಮಂಡ್ಕ ಮು ಶ್ರೀರಂಗರ ಇ ಹತಿರ ಹಸಿದ ಪಳ್ಳಿ ಚಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರಾಣಿ, 1200 12.00 2282 ಸುಕೇಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ಕಾಮಗಾ 
J — +———— —— —— —T T 
ರೆ ಗ್ರಾದುದೆ ೬೦ಂದಾನಿ ಜಿನ್‌ ಬಿ ಯ್ಯು. ಶಂಕರ ಮತ್ತು ದಾ: 
3 | ss ರಂಗನ ಂಗಪಟ್ಟ ky H d 4 . 20: ಮಗುರಿ ಪೂರ್ಣಗೆೊ೦: 
ls 4 | oor | goons | ನ ಪವ ಹಳ್ಳ ನನ ಕಾನ ನವರಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ 200 1೫00, 20.25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
He ವ - —! A LU 
ಅ್ರರಂಗವಟ್ಟಣ | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಿ ಗ್ರಾಡುವ ರಾಳಪ್ರ ಬನ್‌ ದ್ಯಾಮಸಕಾಸಿಯ್ದಂದನ ಬಮಿಸಧಿನ ಹಿಂ 12.00 12.00 po ಕೆ.ಆರ್‌. ಸಂತೋಷ್‌ | ಕಾಮಗಾಖಿ ರೋಗೊಂಡಿದ 


ರಂಖ ಹಳ್ಳಿ ಚೆರ್‌ ಡ್ಯಾಂ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾಟ 
- he — — dl 


ಸಿರೆ ಗ್ರಾಮಷ ಜಯಿನ್ಮು ಕೋಲಿ, ಲೇಟ್‌ ನಿಂಗಯ್ಯರವರ ಜಮಿಣಿನ ಐತ್ತಿರ 


ಶೀರಂಗವಟ್ಟಣ ಹೀರಂಗನಟ್ಟಣ ' ಸುವ ಚಳ್ಳೆ ಬಳ್‌ ಡ್ಯಾಂ. ನಿರ್ಮಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ky 10.00 10.00 634 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— —— - mE —- R } ——— 
ಹ್ಳವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೆೇಷಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಶೇಟ್‌ ಛಯ್ಕರವರ ಜಮೀನಿನ | 
38 ರಂಗದ ಸನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ದೇಷಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಶೇಟ್‌ ಹೊಂಬಾಳೆಯ್ಯರವರ ಜಮೀ 1000 10.00 635 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
a ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಪಳ್ಳ ಚಿರ: ಡ್ಯಾಂ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
S| 
—— - 
§ 1 ಜಕ್ಕದನಲ್ಳಿ ಗ್ವಾಮದ ನಂಜಯ್ಯ ಬನ್‌ ಠೀಟ್‌ ಚಾಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತಿರ | ಗಂ 6 ದುಗರಿ ಪಸಗಗೊಂಡದೆ 
3 ಶ್ಞರಂಗಪಟ್ಟಗ ಯನ ಪಳ್ಟೆ ಪಳ ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಮ 0.00 10. ಎ 'ಮಗಾಲಿ ಸೂರ್ಣಗೊ: 
— I IN + ಕಿಂರ ಸಂತೋ 
ವಡೆಯಾಂದಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮನೆ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ ಪಿನ್‌ ಸಿಡ್ಧಯ್ಯರವರ 
3 ಗಿದ ಈ 3 0 . 34 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿ 
9 ಶಿರಂಗವಟ್ಟಣ ನ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1600 1009 133 ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
+ —— —— — [SS 
ಪಡೆಯಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಹೊನ್ನಯ್ಯರವರೆ ಜಮೀನಿನ R 
ಂಗವಟ್ಟಿ ರಂಗಿ Kg pd 4 . 8 ರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
a poonage | Bೀರಂಗಪಟ್ಟೇ ನ ರಂಬವ ಹಳ್ಳಿ ಅಲೆ ಡಾ, ನಿರ್ಮಾನ ಉರಗ 1000 10.00 1263 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊ 
J — 
——————— 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ಪುಸಳಕ್ಕಾತನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖೋಕೇಶರವರ ಜಮಖನನತ್ತೆ ಪರ 1600 16.00 445 ಕಂಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮ ಮ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಳಿ ಬೆಳ ಡ್ಯಾಂ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ } - Wy ಸಮಗ ಮ 
- — —~— 
ಸುಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರ ನಂ.35 ರಾಮು.ಎಸ.ಚೆ.ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಶೀರಂಗಿವಬ್ಲಕ ಗಕುವೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.ಪಸಿರ ಧಾಮು.ಎಸ್‌ ಹೆರವರ ಜಮುಭಿನಳ್ಲಿ 25.00 25.00 na ಕರ್‌, ಸಂತೋಷ್‌ 


ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


I ಇಷ ರಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಿನ್‌ ಕನಳಂಯ್ಧಿರದೆರ [a 1— 
3 | ಖಾಂಡ್ಯ | ಶ್ರೀರಂಗಪುಣ | ಶ್ರೀರಂಗವೆಟ್ಟಿಣ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೂಲಗಾಲುಜಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ 6೦ _ 60 364 
ತಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
— ಸಾವನ ಇನ್ನಾ ಎಸರಮ್ಯ ಪದಾ ಇನ್ನ ಕನ್‌ —— TT 
35 | ಮಂಡ್ಯ ಶೀಲತಿಗವಟ್ಟಣೂ | ಕ್ರೀರಂಗದಟ್ಟಣ N ದೋರಯ್ಯರವರ ಅಮೀನಿನಲ್ಲಿ"ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 2500 25.00 2428 ಜಿಕೆ, ನಾಗೇಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೊಳಿಗಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷನಂತ್ಯಕ ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
— — + 


pees ಗ್ರಾಮದ ವಂಜುಂಡಯ್ಯ ಉಕರಗಯ್ಯರವರ ಜಮಿಸನಿನಳ್ಲಿ 


ಶ್ರಿರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪ್ರೀರಂಗವಟ್ಟಣ "ಯುವ ಪಳ್ಳಿ ಬಳ್‌ ಡರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 $0.00 L 49.70 ಉಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ತ್‌ ಸಾವರ ಮಾನ್ಸಾ ರೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳ ನರಹೀಷ್ಟೆ ಜಾತಿಯ “1 
ಿರಂಗಜಟ್ಟ ್ಞತಂಗಪಟ್ಟೂ | ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪೂಲಗುಲವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ 20.00 20.00 2108 ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ETT ——— 
TT TA ನನರ ಪನ್ನ ನಾವ ಪಾಡಯ್ಯರವರ ಎಮೀಧಿನ್ಲ 
ಂಗಪೆಟ್ಟಿಣಿ "| ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟೀ ಹರಿತುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೂಲಗಾಲುವೆ' ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 4.00 413 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉಮಗಾರಿ [NN 
ವರ್‌ ನರ ಸಾಷರವತ ನನ ತಟ್‌ | | 
39 ಮಂಡ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಲೀಕ ಕರಿಯೊಮ್ಮಯ್ಯರವರ 'ಜಮಿಸನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೂಲಗಳಲುವೆ 4.00 4.00 40 ಕಾಮಗಾರಿ ಬೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಮಗಾಲ 
'ಎಂ.ರೆಟ್ಗಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಗರಾಜಯ್ಯರವರ ಇವಿಸಿನಿಂದ ನಟರಾಜ ಬಿನ್‌ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ (ಲೇಟ್‌ ಸಿದ್ದರಾಜಯ್ಯರವರೆ ಒಮಿದಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕೆ ಹೊಲಗಾುವೆ 1.00 1.00 106 - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- ಮೆತ್ತು ರಕ್ಷಣಣತ್ನಕ ಹೆರಿಯ ವೆ ಪಳ್ಳಕ್ಕಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | ಎನ್‌. ರಾಜು 
ಇಸಗ್ರಾಪರ ತರಾವರು ಗಡ್ಗೆಮಂದೆ ಎಂ.ಮಂಜುನಾಧರವರ | | 
41 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಗದ್ದೆವರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕಿ ಪೂಖಗಾಲುವೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಣಂತ್ಸಕ ತಡೆಗೋಡಿ $.00 5.00 y 5.1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
iW ಸ್ಸ್‌ ಸಷಡ ತಾನವಾಸಯ್ಯಂವರ ಎಮೀನಿನಿಂದ mu "1 ————— 
42 ಮಂಿಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ "| ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಲಿಂಗಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವರೆಗೆ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಹೊಲಗಾಲುಖೆ 9೦ 9.00 880 - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | | 
ಎಂ.ರೆಚ್ಟಿಹಳ್ಳ ಗಮದ ಶಂಕರ ಇಮೀಗಿನಿಂದ 'ಶಿಷಕುಮಾರ್‌ ಜ. - 
43 ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವರೆಗೆ ಪರಿಯಿವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಹೊಲಗಾಲವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾಸ್ಮಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ - 9.00 9.00 [ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
. 0 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
+ ನರ ಗ್ರಾಮದ ಹಮಾಲ್‌ ಬನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಕಃ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ನ್‌ | ] 
44 | ಮಂಡ್ಯ | ಹೀಂಂಗದಟ್ಟಣಿ ಶ್ರಂಂಗಿಲ್ಲಣ | ಮಾರಯ್ಯರದರ ಪಬಯುದ ಯಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜಮೀನಿನದ್ದಿ ಪಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಣಾತ್ಸಕ 10.00 10.00 28.43 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ 
_\ _ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ - 
ದ ಪುನಂಗನ್ನು ಕೋರಿ. ಪೇಟ್‌ ಕೆಂಪಯ್ಯಲಿವರಿ ಬಮಿನನಿಂದ KN §; —————— 
45 | ಮಂಡ್ಯ | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಭಿರಂಗನಲ್ಲಣ ಜಿನ್‌ ದ್ಯಾವಯ್ಯುಂಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹುಯುವ ಹಸ 10.00 10.00 5 ಪಿ.ಎಸ್‌. ಮಹೇಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪುತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಸಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮರ ಗ್ರಾಮದ ಮನಿಶೌಗಯ್ಯ ಬನ್‌ ರಾವರ ಎದ್‌ iw 
46 —broonayn—|-—sonzr: 'ಹರಿಯುವ`ಜಳ್ಳಕ್ಕಿ `ಸನನಣಾಬನ ಪತ್ತ ರ್ನನಾಷ್ಯ ತಡೆಗೋಡ 10.00 10.00 2a ಕಾಮಗಾರಿ ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ 
' ಮಾ is TY: 
4 | onayre | roo ky ಸ್ಕಿ ಬಿನ್‌ ಶೇಟ್‌ ಮಂಟಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನ 
ಡ್ಯ | ಸ್ರೀ ಪಟ್ಟಣ ಇತರ ಯುವ ಹಳ್ನೆ ಚಿತ ಡ್ಯಾಂ, ನಿರ್ಮಾನ ಬಮಗ್ಗರಿ 10.00 1.00 787 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಟಾಟೆಲಷ: 
—ಾಷರ್‌ಹಾರಾನ್‌್‌ ಮ್ಯಾಂವ್‌ ವಾನ್‌ ಸೆಂಕಟಾಚಲವತಿ 
4 ಶೀರಂಗವ್ದಣ | ಶೀರಂಗನಟ್ಟಣ ಡ್ಠಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪರಿಯುವ ಚಳ್ಳೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡ 40.00 40.00 4158 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 ನಿರ್ಮಾಣ ಉನುಗಾರಿ 
+ ಸನವ್ಧನಾಷಗ್ರಾವಾರ ಇರ್ಷ್‌ನನಗ 'ಉಾವನಾವರಷ್ಯರನ ಇಬನ್‌ [ 
9 | ಮಂಡ್ಯ) ಸ್ಞರಂಗಪಬ್ಟಣ | ಗ್ರರಂಗಬ್ಟಣ ಹರಿಯುವ ಪಣ ಹೊಲಗಾಬುವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 5.00 ೩84 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[a | ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಂಕಟಾಚೆಲಷತಿ 
'ಮಾರಸಿಂಿಗನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾವಾನ ವಜ ನನ್‌ ಸರ್ಷ ನಾಸ್ಯ — | 
50 | ಮಂಡ್ವ | ಶ್ರರಂಗಬ್ಬಣ | ಕ್ರಿಂಂಗನಟ್ಲಣ | ಖರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿರ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಜಮಿಸಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪಳ್ಳಿ 25.00 25.00 2394 ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
IR ರಕ್ಷಣಾತಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
K ಏಡವಪಾಜ | ತಳಕ ಗ್ರಾದುದ ಮೆಂಕಿಟಿರಾಮಬೋನಿ ಬಿನ್‌ ರಿಯಾದೋವಿ ಇವರ ಜಮಿಣಿನ 
5 | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡವಳುರ | ಪಾಂಡವಪುರ ಇಪ್ತಿರ ಹುಯುನ ಪಳೆ ಜನ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮ 40.00 4000 0.64 
IW AH pes 
5೫ | ಮಾಂ | ಪಾಮರ 1 ಖಾಂಡಂಬುಂ |ನಸೌಡಗಷಳೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಿಂಯ್ದು ಇಎಡ ಜಮಿಸಿನ ಪಿರ ಪಯುನ ಪಗ 10.00 10.00 10.00 
* ಚೆಕ್‌ ಡಂ ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
| EN IN 
ಮದ್ದ ಹೋಬಳಿ, ಬೊಃ ಮೊಮ್ಮನತಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಟಿತಿದ್ದುಯ್ಯ ಭನ್‌ ತಿಮ್ಮಜ್ಯು ಇವರ < 
p ಮ ಡದು: a [il 254 2 ). 
3 ನಾಂಡ್ಯ ನೇಲಡವನುರ ಸಾಂಡವಪುಂ ಜಮೀಗಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3500 0೪ 0.66 
— | 
ಸ ಎವ ಎದದ ಮುದ್ರ ಹೋಣುಳಿ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪುಠ ಶುಟ್ಟಸ್ಯಾಮಿ ಜರ ಲೇಟ್‌.ಮುಕ್ತಯ್ಯ 5 . 
| 54 | ಮಂಡ್ಯ | ಪ್ಷಂಡವನುರ ಪಾಂಡನಮರಿ | ದ ಎಮಿ ಇತರ ಭಯವ ee ಪಕ್‌ ಠಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕವಾಣಿ 23.00 5.00 3.00 
_ WN 
KN ಪಾಂಣನಮಂ |ನಫ್‌ಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಟ್ಟಯ್ಯ ಏನ್‌ ಮೊಳ್ಳಿಯ್ಯು ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಪತ್ಥಿರ ಹುಖುವ 
55 'ಂಡವಪುರ | ಪಾಂಡುಂ ಜಟ್ಟ ಹಳ ಪಾರ ನರೇಗ ಕಾವ 1040 10.00 10.00 
~~ —| 
ನಾಂಡಪಮುರ ಉರಿಡವ: ದೆ ಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಜನ್‌ 'ಕಮಾಯಿಗಜ್ಯು ಮ KN 
56 ಪಾವಿಡಪ: ಪಾರಿಢನಮರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ pr ಪರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾದುಗಾಲಿ 40.00 10.00 10.00 ಹೇಮಂತಿಕುಮಾರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ದೊರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ 
TE ೯ರ - 
ಬೆಳ್ಳಾರು ಪಾಳ್‌ ನರಸಮ್ಮ ರ್ನನ 7ರ ಕೊಳನೆ ಬಾನಿ ಕೊರೆದದ್ದು ವ 
51 | ಮಂಡ್ಯ | ನಾಗಮಂಗಲ | ನಾಗಮಂಗಲ ಡಿದ ಪಾತಿ ಇವರ ಜರ್ಬದಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 850 430 6.42 7 
kd ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗೆಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, K| ಈ | 
RESET ನ್ನಪಳ್ಳ'ಸಾಹದ fu 
ಸಸಪ ಪ್ರ ಕತಾ ಡರ್ಫ್‌ತಕ ಇಪ್ಪ ೪ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಏದ್ಯುತ್‌ 
58 | ಮಂಡ್ಯ | ನಾಗಮಂಗಲ 'ದಾಸಡ್ದ ಬಿನ ಶೇಟ್‌ ಹಾಳೆಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ 47/2 800 800 436 ಕಾಮಗರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
UL ನಂಬರ್‌ (ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕೊಳವೆ is ¥ 
ತಣ್ರಗ್ರಾಪವ ನಮನ್‌ ಪಾವನಾ ಕೊಳವೆ ಬಾಖ ಕೊರೆದಿದ್ರು, ಏದ್ಯುತ್‌ 
59 | ಮಂಡ್ಯ | ನಾಗಮಂಗಲ | ನಾಗಮಂಗಲ ನಟರ 33/4 & ಗವ ಈ ಜಮ tou 8.00 468 ಅಾಯಗಾರಿ ಪ್ರಗೂಂಯಲ್ಲಿರ 
Hd | SN | 
[ ಗ್ವಾನಾಡ ಜಿ ಸನ್‌ ಪನನಾತಣ ನಂದ ದಾವ 
60 | ಮಂಡ್ಯ | ನಾಗನುಂಗಬ | ನಾಗಮಂಗಲ ಸ ಳ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ #00 8.00 4.43 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕೊಳನ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹ ಕದಿ ದಿನೇಶ್‌ 
ಸಾರಪನಗುಂರ ಗ್ರಾ ಕ್ಹ್‌ನ್‌ ಸನ ಗನಳ್ಗರಯ ಕವರಇನಣನನ 
6 | ಮಂಡ್ಯ | ನಾಗಮಂಗಲ | ನಾಗಮಂಗಲ | ಸರ್ವೆ ಸಂಬರ್‌59ಎ॥ರ ಜಮಿನಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಮೂ #00 $00 438 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವ ಕೊಳಿದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ L _} 
TT ನಾಡಾರ್‌ ಪಾಯಾ ಇರ್‌ 
62 | ಮಂಡ್ಕ | ನಾಗಮಂಗಲ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ Hike "ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊ 100 #00 434 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
—— 7 [ನವನಾಾನವ ಗಾತ ಪಂಾನ್ನ ನನ್‌ ದನಹ್ಯ ಸರ್ಷ್‌ ನಾ y 
9 | ಮಂಡ್ಯ [ ನಾಗಮಂಗಲ | ನಾಗಮಂಗಲ | ನುಪ್ತುಸರ್ನಿ ನಂ.2ಿರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 8.0 ೩0 4.65 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
lk 
ಸ್ಯಾಕಿಜ್‌-ಎಸ್‌ಸ.೩ ಇನ್ನಾ ಗಾನಾಡ ಷಾರ್ಟ್‌ OU — 
64 [ ಮಂಡ್ಯ | ನಾಗಮಂಗಲ | ನಾಗಮಂಗಲ ಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ 591ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಫಾಣ ೬ 800 354 ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೋನೆ ಲ: ವಿ ಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯೋಜನೆ ಮಂಲಕ ಕೊಳವೆ ಬಾನಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾ: 
ವ್ಯಾಕ್‌ TT ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಸೆವಂಯ್ಯಿ'ನನ್‌ 
65 ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಶೇಟ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ Yi} 9.00 [33 ಗೋವಿಂದಸ್ನಾಮಿ ಕಾಮಗಾಧಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿಜಿ 
ಮೂಲಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ K 
— [SN 
r I ಸ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎಸ್‌ಸಿ.ಹ 3% ಭಾಗನ್ನು 8ರ ತಾಡ್‌ನ್ಯಾವ 
6 | ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ನಂ : 163ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಹ 7a 7100 8 ಉಮಗಾರಿ ನೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
p ಬೋರಮ್ಮ ಕೋಂ ಶೇಟ್‌ ಸಿದ್ದರಾಜು ಯಸ್ಕೂರು ಬವರ ಸರ್ವೆ ನಂ; rd ಮೂ 2 
57 | ಮಂಜ್ಯ| ಮಳನಳ್ಳಿ ಮಳೆ | ನ ಕ My i pe pe 5.25 - ಕಾಮಗಾರಿ ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಡೆ. ಪಾಟೇಲ್‌ ಗೌಡ 


[EE 


i 
T ಹು ಸರ್‌ ಸ 
[SS ಮಳವ್ಲ [ನು ನೀರೊದಗಿಸುವ 70 700 562 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 , 
2 [a 
- ಧನಾ ಸನರ ಘನ ಮಾಕನ್‌ ಕಾಸವ್ಞಷ್ಟ ಇವರ 
po ಮಳವಳ್ಳಿ ಸರ್ಜೆ ನಂ : 33೫9ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 00 PS 5.33 ಉಮಗೀರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ j 
~ ಕೇಜ್‌ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 3: ಸಂಕಔಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ಮಾರಯ್ಯ 'ಗುಂಡಾಮರೆ 
10 ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಜವರ ಸರ್ವೆ ನಂ: 31ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 700 740 1.58 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವೀರೊದಗಿು: ಗಃ 
Uli ———- ನೀರೊರಗಿಸುವೆ ಕಾಮಗಳರಿ — ek STE 
ಬಿಂಗಮ್ಮ ಲೇಟ್‌ ಚಿಕ್ಕೈದ ಮಾರಗೌಡನಪಃ ಇವರ ಸೆರ್ಚೆ ನಂ : 59ರ 
n | ಮಂಡ್ಯ | ಮಳನಿ ಮಳವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ pu ಬಾವ ಗ ಕಾಮಗಾನಿ 100 2 LN ಕಉಮಗವು'ಪುರ್ನಾಗೂಂಪವೆ 
bE —— h— —— [ 
ಸ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್‌ ಬಸವಯ್ಯ ತಾಳಿಷಳ್ಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 33/೩99 ಇ a 
ಮಳವ್ನಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಬೆ ದಾವ ದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 700 7M 13 ಕಾಮಸ್ಗಾ: ಫೂರ್ಸ್‌ಗೊಂನಡೆ 
| ESS NEE [ರ 
ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ರೂಪನಾಯಕ ಹೊಸದ್ದೊಡ್ತಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ £ ಮ or 
ಮಳವಳ್ಳ ಬನೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳ: ಸ ಹರು. FS Hf 70 200 108 ಬಿಜ. ಸತೀಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- — — Rus — Le 
ರಾಮನಾ ಬಿನ್‌ ರಾಮನಾಯ್ಯ ಹೊಸದ್ದೊಡ್ಡ ಇವರ ಸರ್ನೆನಂ:1ರ [ 
74 ಡ್ಡ | ಮಳಿದಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ನ Ri eet RN pe pe 158 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| rd dl — 
— 5 ಇಸ್‌ ನಷಾರ್ನ್‌ನಸಾನಷ್ಪ ನ | R r 
35 ಮಂಡ್ಯ ಮಳವ: ಮಳವಳ್ಳಿ ಕೋಡಂಗಿರಾಚೆಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ಜೆ ನೆಂ: 542 154/1 ಹಂಗ 700 740 157 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ್ಯ ಳ d 
ಕೊಳವೆ ಬಾವ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇ py 2 eg 
ಔಿ.ಕಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ಹರಂಯ್ಯಿ ೮ ದಿಡ್ಗೆಯ್ಯ ಇವರ 
76 ಮಂ: ಮಳವಳ್ಳಿ ಮುಳಪಲ್ಳ [ಸರ್ವೆ ನಂ: 123ರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಡು ನೀರೊಡಗಿಸುವ | " AW N00 8 ಕಾಮಗಾಖಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| Ha ಶಾಮಗಾರಿ Hl — k 
CE ರಮ ಜ್‌ ತ ನ 
- ; ಪಾ ಬಸವ ಬನ್‌ ಗರ್‌ ಕಾಯ್ವ ನೆ ವಾವ ಕರೆದಿದ್ದು, ನಿದ್ಯುತ್‌ 
77 ಮಳವಳ್ಳಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 740 7.00 167 ಮಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಮಂಡ. ಮಳವ: ಮಳವಳಿ ಗಣೇಶ್‌ ಬಿ: ಬೋರಯ್ಯ ಹೂವಿನೆಕೊಪ್ಪಲು ಇವರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ: 60. (66 ಕೊಳವೆ ಬಾವ ಕೊರೆದಿದ್ದು. ಏಿಡ್ಮುತ್‌ 
k ಇತ್ತ ನ % | 22106 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಣಮಗಾರಿ ew 7 % ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಳ್ಳಿದೆ 
i ME Re - 
i ನ ಮರಮಾದಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ಮಾದಯ್ಯ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : (16ರ ಎಸಿ. ತನಿ | ಕೊಳವಿ ಬಾವ ಕೊರೆದಿದ್ದು. ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಗಾ] ಮತತ", ಮಷ್ಗ ಈ ಎಮಿ ಕೊಳವೆ ದಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗುರಿ 700 700 [ed ಕುಮಾರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
— RO EE Js dl ; 
ed ಹಂ ಸಳವ (ರನನೊರ್ಣ ಕೋಲ ನಂಬುಂಡನ್ವಾಮಿ ಕಬ್ಬುಣಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ: 8843. yw ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿಡ್ತು ಏದ್ಯುತ್‌ 
ವ ಭವನ್ಗಿ “ಗರ ಜಮೀಗಿನಲ್ತಿ ಕೊಳವೆ ದಾದಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 10 7m ki ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ME — ————— ಬಾತ] 
ಇಕ್‌ ಗಾನದ ಮರಿಮಾರಮ್ನ ನಾ ಪಾವಾಡೆ ರವರ ಕಂದರ ನಿಮ್ಮತ್‌ 
al ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಸರ್ಷೆ ನಂ : 1665 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಜಾವ ಕೊರೆದ #00 x00 166 a ಮ Fi ಯಿದೆ ಆ 
ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ g ಈ 
| ಹ್ಯಾ ಮಂಷ್ನ ಹಾಂ ನೀಟ್‌ ರಾಚಯ್ಯ ಸಕಸ್‌ ಸ ಬಾಸ ಕೊನಿದಿಮ್ದ, ವಿದೆತ್‌ 
8 ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ | ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ: 71. 745ರ ಐಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 2.00 700 167 iat ie BSAA 
IE ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ರಳ 
Rl ES ಅಂದೂ | ನಲನಮ್ಮಕೊಂಂ ಕವೆಯ್ಯ ಬ್ಯಾವಾವಟ್ಟಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ : 170/ಹ1ರ 166 ಕೊಳವೆ ಬಾವ ಹೊರೆದಿದ್ದು. ಪ 
4 ನಿಡ್ಡ ಸ ್ಥ ಜದನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 740 7100 ಮಗಂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
T ಪಿ ದೊಡ್ಡಿ ಇವರ ಸವೆ ೪೩. ಅನಿಲ್‌ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು ಏದ್ಯು 
ಆರ್‌. ಓರ ಜಿನ್‌ ಶೇಟ್‌ ರಾಜು ಚಿಕ್ಕನ! ೂಡ್ಡಿ ಇವರ ಸ: ್ಫ ಸಂ: ಎ.ಸಿ. ಜಗಲ್‌ ದಳೆವೆ ಬಾವಿ ಕೊ , ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಮು ಸ ಸ ವದ್ಧು 
86 ) ಮಂಡ್ಮ | ಮಳಿವಳಿ ನುಳನಳ್ಳಿ [560ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ದಾವ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 740 20 5 ಕುಮಾರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
—— —— SS 
ಅಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಂಪ್ರೆಕೆಯ್ಯ ಮಂಚನಾಪುರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್‌ 
i ಟವಳ « ಸ 14 ಪ 
ಚ | ಮಂಡ್ಮ| ಮಳವಳ್ಳಿ ಮನವಿ ಬಾವ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕುಮಗಾರಿ' 700 1 6 ಮಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯೆಿದೆ 
l Ee L | 
_ KR Ky ಭಾಣಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಮಾರಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ: ಕೊಳದೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು. ವದ್ಧುಶ್‌ 
86 | ಮಂಡ್ಯ | ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳನಳ್ಳಿ 143ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 'ಬಾಪಿ ಕೂರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00 ೩೦, ls ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Hh es 
ಹಾ ೫7 ನಡದವ್ನಾ ನಾವ — —_ Bo | 
೪ ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ, ಮಳವಳ್ಳಿ ಇವರ ಸರ್ದೆ ನಂ : 360ರ ಜಮೀನಿನನಿ 700 20% 7 156 ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- ಕೊಳವೆ ದಾವ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (8 
ಮಪಡೇವಮ್ನ ಕೋಂ ದೇವರಾಜ ಬಾಣಸಮುದ್ಧ್ದ ಇಪರ ಸರ್ವೆ ನಂ: 
ki 22ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀಡೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 200 00) ಟು ಸಮತ; ಶಾಮಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಬಿದೆ 
— dh —d— | SEES 
ಹುಸ್ಕೂರು 'ಗಾಮದ ಸಾದ್ರಕಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಡಯ್ಯ ಇವರಸರೆ ನಂ 
$9 ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 248/249 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಕೂರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 700 "240 133 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮ್ಯಾನ್‌ 3 ಗರಿಗಾಧರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಶೇರ್‌ ಡ್ಡ — H ಾ್‌ 
 ಹುಸ್ಯೂರು-ಬವರ-ಸರ್ವೆ-ಸರಿ-:-248/1ರ-ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ"ಕಹಳವೆ ಪಾ 7a 2.00 128 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
{ ಮುನಿಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಾಳಿಯ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಲ್‌ ಇವರ ಸರ್ಜಿ ನಂ : 165/46 —} 
ಜಮಿಧಿನಕ್ನಿ ಕೊಳವೆ ಹಂ pie ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 7% 700 39 ಜಹಿ ಗುರುರಾಜ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರಗೊಂಡಿದೆ 
ತಿವಮಲ್ದು ಜಿನ್‌ ಪರ್ವತಾಸ್ಯ ಮರದ್‌ TE —T T ————— 
$05/ಎ, 399ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರದು ನೀರೊದಗಿಸುವ | 700 200 128 * ಉಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ - 
ಪಡ್‌ ನಾಸ ನ್ನ ಗಾರ ಕಾವ್‌ | - 
ಶೇಟ್‌ ಅರ್‌.ರಾಚಯ್ಯ ಇನರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಳವ ಬಾವ ಕೊರೆದು 7.00 200 5.73 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರೊದಗಿಸುವ ಉಮುಗಾರಿ > 
ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ T 8 K 
152ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಜಾಪಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 700 7.00 83 ಕಾಮಗಾರಿ ನೂರಗೊಂಡಿದೆ 
—— ರ ನಾ ನಾರ — ಕಜೆ ವಾಚ್‌ ಗಡ 
95 | ಮಂಡ್ಯ | ಮಳನಳ್ಳಿ ಮಳಹಳ್ಳಿ ; ನಂಜಾಯರ ಎಲ್ಲೆ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು pe 100 K 5.46 ಉಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ WN 
ಹಲಗೂರೆ ಹೋನಿಳ ಬಸನನರಾತ್ಡ 3 ಧರ್ಷ್ಮನಾರ್ಷ Ee PO ——————— 
96 | ಮಂಡ್ಯ | ಮಳ್ಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ | ಪಿರಿಯಾಣಾಯಕ (ಲೀಟ್‌) ಸರ್ವೆ ನಂ ; 3ರ ಜಮಿಣಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ py 500 364 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
—— T——— ನಹ ಸಾಸನಪಾಡಾ ನಾರಾ ———— — 
|9| ಮಂಡ್ಯ] ಮಳ್ಳ ಮಳವಳ್ಳಿ ಇವರ ಸರ್ವ ನಂ : 71೧ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು $40 5.00 0.00 ಬದರಿ ಕ್ರಸ್ವಾವನೆ 
ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
Wy + — Ia 3 ಜೆ ಗ್ರಾನಾರ ಸನಾವಕನ್ನನ್ಯ | | — | 
98 | ಮಂಡ್ಯ | ಮದ್ಧೂರು ಮದ್ದೂರು ಪರದಂದ್ವಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳನೆ #00 #00 4.68 ಎಂ. ಹರೀರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಉುಮುಗಾರಿ | 
| ನತ ಗಜದ ಕೀಮಸ್ನಾನ್ನಾ ಸಾನ ಪಾಷ ಸಹಾನನ್ನ್‌ ನಾ Iw 
99 | ಮಂಡ್ಯ | ಮದೂರು ಮದ್ದೂರು ಸಣ್ಣಮಡುಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ಬೋರಯ್ಯ ಉಊದೊಡ್ಡರುರಿ ಜಿನ್‌ ೫00 $00 pe ಎಂ. ಹರೀಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದೋರಯ್ಯರವರ ಬರಿಷ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಲಾವ 
~—— —— 7 ಅಕಷರ ಗಾರ ಇಷಾ ಕೊಡ್ಗಾಯವ್ನ ಪಾರ್‌ತಡ್‌ ——— 
9೦ | ಮಂಡ್ಯ | ಮದ್ದೂರು |, ಮಜ್ಜೂರು | ಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಕೂಳಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.10/1. 105ರ "ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ pA #0) 465 ಎಂ. ಹರೀಶ್‌ ಕಾಮಗಾಲಿಪೂರ್ಣಗೊಂಣಿದೆ 
ಪಾಹಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊಡಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
——— — ಅತಗೂರು ಗ್ರಾರುರ್‌ ಸೀರ ಪ ತನಾನಾಕಶಾಡ್ಗಡ್ಗಾವ್ಯಾರವ ರ್‌] — | 
10) ಮಂಡ್ಯ ಮಜ್ಧೂರು ಮಬೂರು ನಂ.648/5, 659/2, 6501ರ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು AU 8.00 4.67 ಬಲಿ. ಹರೀಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದಿ 
ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 1 - 
~— RE ಷಾ ———————— 
102 | ಮಂಡ್ಯ | ಮದ್ಧೂನು ಮದ್ದೂರು ಪ pe pe 460 ಜಿ.ಎಕೆ. ಜಗದೀಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
”] 'ಮುಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗಮದ ಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಂವಾಜಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 7 ; ಮನದಲ 
103 | ಮಂಜ್ಞ | ಮದ್ದೂರು ಮದ್ಧೂರು ಕಳನ 'ಐವಿ ಕರೆವ ವರೆಗ ಕಾಮ a 800 460 ಕಾಮಗಾಲಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ | 
—— ಮಾ Tr I 
104 | ಮಂಡ್ಯ | ಮದ್ಧೂರು ಮದ್ದೂರು Beis ಸ್ಥಾ ಪರಪ ನನ್‌ ಗಾಪಿಜವರಿಯ್ಯನವರ ಸರ್ವೆ 400 $00 4.16 ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸನ್‌ ಗ ವ ಹಾಸ್ನ ಸಾವ ಎಸ್‌3ನಣ್ಣ WR — 1— — 
185 | ಮಂಡ್ಯ | ಮದ್ಧೂರು ಮದ್ದೂರು | ಜಿನ್‌ ಸುಬ್ಬಯ್ಯರನರ ಸರ್ವೆ ನಂ.106/26, 106ಬಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ po 6.00 0.00 ಜಿ.ಎಕೆ. ಜಗದೀಶ್‌ ತಕರಾರಿನಲ್ಲಿರೆ 
_} ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ __} 
Wi ಸಾಡು ಮಾ ಕಾನಾ —— ಕೊಳವಿ ಬಾವ ಕರೆದಿದ್ದು ವದ್ಯ 
106 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಗಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಗಡ್ಡೆಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಪಿ 200 7100 155 8 ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾಲಿ" ಕಾಮಿಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ | 
J RR ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 3 _} 
— ——— ಸವಾ ತಾರ್‌ ಡನಾಡ ನಷ ಜಾ > I ೊಳವೆ ಬಾಬ ಕೊಡದ ವ 
107 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ  |ದೊಡ್ಡಕರಿಯಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಲಾವ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 200 7.00 155 ಶೀ ಅನಿರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಾಮಾಂ ಪ್ರಗಸಿಯ್ನದೆ 
ಕಾಮೆಗಾಲಿ - ಈ 
—! ara ಕೊಳವೆ ಬಾವ ಕೊರದಿದ್ದು ವಿದಾನ 
108 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಕಲ್ಲಯ್ಯರನರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 7.00 700 155 ಶ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ | ರಿ WA ಪ 
4 ಸಾತು — ! | 
' lu T ರ ತೋವಫಗಂಟಗಡನಷ್ಕಾ ಸವರ ರಾಷ್‌ಶಗಯ್ಯ ಕಾ = | ಾ ಸಾತ ವ ಬಾ 
109 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ | ಲೇಟ್‌ ಕೆಂಪಯ್ಯರದರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 700 70 155 ತೀ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ | ಗಾರಿ ಪತಿಂ 
ಕುಮಗಾರಿ ರ್‌ K 
te ದಾನಾ ಇರಾನ್‌ ನನ ನಷ T- ——T ಕೊಳದ ಬಾನಿ ಕೊನೆರದ್ದು ಎದ್‌ 
00 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ನಂಗಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಪಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ . 7.00 - 1.00 0.09 ತೀ ಅನಿಖ್‌ ಕುಮಾರ | ನು ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿ - ್‌ 
rf ET ಾಡ ತನನ ತನನದ 7 ಹೊಳವ ಬಾವ ಕಂರದಿದಾ, 
1 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕಾಳ ಉ॥ ಕರಿಯರಪರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಪ ಕರೆದು 2.00 710 155 ತ್ರೀ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ | "ಮುಗು ವಗ 
N ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ದ 


T ——— 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕರೆದಿದ್ದು. 
12 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಚಿಕ್ಫೀರಯ್ಯರವರ ಜಮಿನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 700 pe 455 ಪಿ ಎಗರ. ದ wy 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪತಿಂ 
T ಪ್‌ವಾನಸವಾಡ ಗ್ರಹದ ಕಹೋ ಕ್‌ — mi 
ಸೀಪಿದೆ ಜನ್‌ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು. ವಿದ್ಧುತ್‌ 
ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು Reid 100 100 155 ಹ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ Se 
ಮಗು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
— ನಾನ ಹಾ ಪನ್ನಟ್ಟ ಗಮದ ಬಶಂಕರಾನಂದ ಏನ್‌ ತೇಜ್‌ |W Ke ವಾ ಕರೆದಿದ್ದು ವಿದುತ್‌ 
ಮಂಡ್ಯ ಚಿಕ್ಕತೆಮ್ಮಯ್ಯರವರ ಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಜಾಪಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 700 7.0 156 ಹ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾಶ| ಉಾಮಗಾರಿ ಇ ದ್ರ ದ ಳ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ _ ಮಗಾರಿ ಪ್ಥಸತಿಯ 
ಇರಾ ಫಳ ಪಹಸಷಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಇ ್‌ ವಾಡ ವಾವ ಕಂರೆದಿದ್ದು ವರತ 
us | ಮಂಡ ಮಂಡ್ಯ ಕೆಂವಳುಳೆಯ್ಯರವರ ಜಮಿೀಗಿಗೆ ಕೊಳನೆ ಬಾವಿ ಕೊರಿದು ನಂದಗಿುವ D0 4.00 156 ಶೀ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕ ಗಾರ Wy WA ಭೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ WH 
— 
—— TAT SIRE ಕಾವ ಮಾಡ್ಗಗತಡನನ್ನ್‌ | —— Ie TR ಪಾರ್ಣಗಾನಿಡ್ದಾರೆ 
ಸ್ನ ತ್ವ 
16 } ಮಂ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮದ ಡ.ಎಗಿರೀರ ಬಿಸ ಶೀಟ್‌ ಗಂಗಾಧತಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 700 op 194 ಶೀ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಆರ್‌.ಆರ್‌. ನಂಬರ್‌ 
ಬಾಪಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ' ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಗಾಡ ಪೂಮಾ ಪಷಸಷ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ. ವಾ ಬಾವ ಕರೆದಿದ್ದು ಏಮ್‌ 
7 ಅವರೆಯ್ಯರವರ ಜಮಿನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವ ' ಹೊರೆಯು ನೀರೊದಗಿಸುವ 7.00 2.00 ೬96 ಹೀ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ PRES 
ಕಾಮಗಾರಿ § id 
ಇಸ್‌ ಹಾಮಡಗೇನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಅವಿ Tr 
[3 ಚಿಕ್ಕಯೋರಯಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಪಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 100 po 197 ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ _ - 
ಬಸದ ಹಾನ್‌ ಂಟಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಯಮ್ಮ K “1 
19 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಬವರಮ್ಯುರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 0D 440 197 ಶಾ ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ - 
IW ಷ್ಯಾಣಷ್‌ ಸರಾನ ತಳಿ 'ಪ.ಹೊಸೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
10 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂ! ಮಂಡ್ಯ  [ಚಿಕ್ಕತಯನ್ನ ಕೋಂ. ಶೀಖರಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಜಾಪಿ ಕೊರೆದು! 700 on 644 ಕೆಎಂ. ಸುರೇರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ನೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
+ ——H 
T — ಸಾ ಪಷರನೆ ಸಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೊಂ. - me | 
i | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಸಎಗ್ರಯ್ಯರೆವರ ಜು ಕೊಳವೆ ಬಃಪ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 700 14 632 ಕೆ.ಎಂ. ಸುರೇಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
Ie ಕಾ ಪವನ'ಗಾಪರ ಎಡವ್ನಾಂಂ. ——— 
12 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮರಿಯಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಖ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 700 700 636 ಕೆ.ಎಂ. ಸುರೇಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
L 1} _ . ಕಾಮಗಾರಿ \ 
ನಾ ಪಾನಿ 'ಪವರಕರೆಗ್ರಾಮದ ಮೆಖೇಂದ್ರ ಜಿನ್‌ Tr 
123 | ಮಂಡ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಜ್ಯ ೇಟ್‌ ಮೊಳ್ಳಿಮರಿಯಿಂಬ್ಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 1.00 on ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
ನೀಶೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ — 
a ——— | 
ಬಸರಾಳು ಹೊಬಳಿ. ಶಿವಮರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣಯ್ಯರವರ 
2 ೦ y ¥ ಎಂ. ಗುದ ೂರ್ಣಗೊಂಡ। 
124 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮೆಂಡ್ಕ ವ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ 200 700 638 ಕೆ.ಎಂ. ಸುರೇಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
WR - J 
SU ——ಾ ಕಾವ ನಡನ ಸಾವರ ಪ್‌ಮಾರಯ್ಯ ಬನ್‌ +— ie 
15 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ದೊಡ್ಡದೈರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಪಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 20 7.00 $9.44 ಕೆ.ಎಂ. ಸುರೇಶ್‌ ಕರಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿ 1 
ಪ್ಯಾಕ್‌ ನಾಸಾ ಗೋಡ ಹಾಪ್‌ ಗ್ರಾವದ —T —— 
16 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ. ಶೇಟ್‌ ಈರಯ್ಯರದರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 700 100 228 ಕೆಎಲ. ಸುರೀರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ _ 
ನಾಡ್‌ ಪಾವಾ ರಲ ಗಾಷದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ. ಲೇಟ್‌ 
127 |} ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಚಿಕ್ಕರಾಬುರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಹಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 7.00 pM 230 ಕೆಎಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಿ 
ಉಮಾ 
X ks — 
T [us ನಾನ್‌ ಕನ ಪಾನ್‌ ಹಾರೆನನ) ಗಾವುದ ಬಾಷ್‌ —— 
128 |] ಮಂಡ್ಕ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಜಿನ್‌ ಫೀಟ್‌ ಕಾಳಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆ 70 20 2೩29 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರೆೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಾ ಪಾವಾ ಪದಾಗನಷ್ಸ್‌ (ಕಾಶೋನಿ) ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ನ್‌ Is —T 
19 |] ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ | ಕಾಳಗಿರಿಯಯ್ಯರೆನರ ಜವ: Ke ಹಂಪಿ ಬಾನಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 700 7.00 228 ಕೆ.ಎಂ. ಸುರೇಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಕಾಪುಗಾರಿ 
Iw my ಸದಾ ಹೋಬ ಹಗ್‌ ಕಾಮೊಣಿ] ಗ್ರಾಮದ ಇವಾಮೇಭವ್ಯ] _ - 
10 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಕೋಂ.ಗೋಪಿಂದಯ್ಯರವರ ಜಮನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 106 20 28೪ ಕೆ.ಎಂ. ಸುರೇಶ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
LL _ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮ್‌ ನಾನಾ ಪಾ ಾಡನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಯ್ಯ T - ನನನ ಪನರ್ನಸೊಂನಡ್ಪತೆ 
1 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ | ಬನ್‌ ದೊಳ್ಳಯ್ದರವರ ಎಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 740 700 602 ಬಿಜೆ. ಗುರುರಾಜ್‌ ಅರ್‌.ಪರ್‌,' ನಂಬರ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನಡ ತೂ ಗಂಬಗಾಡನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 'ಧಮಗಾನಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
32 | ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಸುಬ್ಟಯ್ಯರೆದರ ಜಮೀನಿಗೆ" ಕೊಳವ ಖಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 7.00 a0 603 ಗುಮುರಾಜ್‌ ಆರ್‌.ಆರ್‌. ನಂಬರ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬರಬೆಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
(SE + dh ಷನ ಪೊರ್ನಸೂಂಡಡತ್ತೆ 
ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ. ಜೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ವಮದ ಬೋರಯ್ಯ ವೆನ್‌ ಬೋರಯ್ಯ ly K3 
3s | ಮ ಮ: ೪ 1 ಹೆಣ್ಣ ನಿ ಈಥ.ಆರ್‌. ನಂಬ 
3 ನಾಂಡ್ಯ ಡ್ಡ ಶಮೋನಗ ಕೊಳಡೆ ಜಾಪಿ ಕರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 640 Gon 586 ಸವಲಾಜು Ws ಸರಿಬರ್‌ 
L L_— IOS IN 4 ES BE 1 ಖರಲೇಂರುತ್ತದೆ. 


py 


- ಸಾನ್‌ ಸಂತಾನ ಸವನ ಪಾವ ವ [cj T- 
134] ಮಂಡ್ಯ ಕೆ. ಣದ. ನೇಗಿ ಕೆ.ಅರ್‌-ಪೇಟೆ|ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ- ಫ್‌" ಬೀಟ್‌ `ಬೋರಯ್ಯ`ರಿವರ ಸಾನ ಕಳನ ವಾವ 7. pe + 6.0 ಉಮುಚಂದ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ * 
ಸಾಕ್‌ ನರಸ ಧರ್‌ ತಾನಾದ TT —— 
15 ಮಂ ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌. ಮೇ ಎ.ಎನ್‌. ಜಯಣ್ಣಿ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ನಂಜಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 7. 700 6.02 ಎಲ್‌.ಚನ್ನಬಸವರಾಜು ಗಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದಿ 
£ ಮ್ರ ಬ: K 
ಬಾವಿ ಕೊರಿರು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ - 
ನ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ58-್ನರ ವಾಡ್‌ ಸದದ ದವವಾನ್ಯ ™ N 
136 | ಮಂಡ್ಯ | ಕೆಆರ್‌. ಪೇಟಿ | ಕೆಆರ್‌ ಪೇಟಿ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಸಿಂಗ್ರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 700 700 5.99 ಎಸ್‌, ಶಂಕರನಾಯಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ y. 
J — —- MS —T— 
- ನಂಬುಂಡೇಶ್ನರ | ಕೊಳವೆ ಪಾವಿಕೊಃ S 
97 | wo | ceca | ಂಡವರುರ ಸಂಗಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಗಜೇಂದ್ರಪ್ರಗಾದ್‌ ಬನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ 606 600 99೫9 ಮಃ [ewes 3ರ | ಟೋಪಿ ವಾ ವದಿಣ 
ಮಡ ನಂಜುಂಡೇ: ವೆ ಬಾವಿ ್ಸು ವಿ: 
೫8 | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡಭನುರ | ಪಾಂಡಬಿಶುರ ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯನ್ನು ಕೋಂ, ಮಟ್ಟಿಯ್ಯ 600 660 0.00 » ಸಂಜಾಂಡ ತ್ವರ | ಟಳವೆ ಬಾ. kid ಡ್ಯುಷೀಕರಗ 
» ಬರ್ಯಾ 
| OOS RS Hk — — ——— — 
ಯಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ನರ | ಕೊಳನ ದಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾತೀ। 
9 } ಮಂಡ್ಯ | ನಾಂತರಖುರ | ಪಾಂಡವಖರ ಕೆನಗೋನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಂ್ವ ಜಿನ್‌ ಶೇಟ್‌ ನಿಂಗಯ್ದ 600 600 0.00 ಮೆ ಲ ಕೊಳವೆ ವಾ: ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಷ್ಯುತೀಕರಣ 
> 3 ಪೆ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದಿ 
K ಕಲ್‌ 
NS [ 
ಕೊಳವೆ ಖಾವಿಕೊರೆದದ್ದಾ ವಿದ್ಯುಶೀಕರಣ 
140 | ಮಂಡ್ಯ | ಬಾಂಡನನುಂ | ಬಾಂಡಪಾಂ ಪಿಹೊಸದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಮ್ಮ ಕೋಂ, ಚೆಬುವಯ್ಯ 6.00 600 0.00 ವಿ ಪಾವಕ Ness ಮೀ 
[ES RN | —— — - - J 
ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳನೆ ಬಾಪಿಕೊರೆಬಿದ್ದು ಪಿದ್ಭುತೀಕರಣ 
141 ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡದಮುರ ಪಾಂಡವಬಾರ ದೇಶವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ 600 640 0.00 ಎಲೆಕಿಕಲ್‌ 3 ವಾಕಿ: ಈ 
[a _ 
———t —— — 
. } K | ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳನ ಖಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಧುಶೀಕರಣ: 
42 | ಮಂಡ್ಯ | ಖಾಂಡವನುಂ ಪಾಂಡಿದಮುರ 'ಮೊಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಹನುಮಯ್ಯ 6.00 6% 0.00 ಎಲೆಕಕರ್‌ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿರ 
— — —— —— — 
ಮೆ ನೆಂಬುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೂರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಧತೀಕರಣ 
43 | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡುಂ ಪಾಂಡವಖುರ ಸಣಬ ಗ್ರಾಮದ ನುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ. ಚೆಲುವಯ್ಯ 6.00 6.00 0.00 ಎಪೆಕಿಕಲ್‌ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿತೆ 
ಸ್ಯ “ ಎಖಕ್ಸಿಕಲ್ಲ್‌ ಬಾಕಿಯುಲ್ಲಿ: 
ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ದಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ನಿದ್ಯಾಪೀಕರಣಕ 
14 | ಮಂಡ್ಯ | ನಾಂಡವಮುಂ | ಪಾಂಡವರ ಸಣಬ ಗಮದ ಕರಿಯಂಬ್ಯ ಸಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ $40 600 0೦ ಎರಿಕ್‌ ಮಾಯಾ 
ಕ್ಷಿಕಲ್ಲ್‌ 
ES SN NS kK 
] ಮೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳದ ಬಾಪಿಕೂರೆದಿದ್ದು ವಿದುತೀಕರ 
145 ಮಂಡ್ಯ ಪಾರಿಡವನುರ ಪಾಂಡವಸುರ ಕೆಂಚಗಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ fA 6.00 0.00 ಎಲೆಕಿಕಲ್‌ pl Ng ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ks 
ಬರಲ್ಲ ಬಾಕಿಯ: 
[i SN — Be 
ಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ದಾವಿಕೊರದಿದ್ದಾ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ' 
146 | ಮಂತ್ರ | ಪಾಂಣನುರ | ಪಾಂಡನನಾರ ಕೆಂಚನಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಚಮ್ಮ ಕೊಂ, ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ 60 60 0.00 ಎತೆಕಿಕಲ್‌ ಕಿಂ 
I A 
—————— —f 
Tr ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾನಿಕೊರೆದಿದ್ದಾ ವಿದ್ಯತೀಕರಿಗ 
147 } ಮಂಡ್ಯ | ಣಾಂಡಲನುರ ಸಾಂಡವಮುಂ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಜಯ್ಯ [XD 6.00 0.00 ಎಬೆಕಿಕಲ್‌ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿತ 
ಕ್ರಕಲ್ಸ್‌ 
ಮೆ! ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಹೊಳವ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಧುಹೀಕರಣ 
48 | ಮಂಡ್ಯ | ವಾಂಡನಮಂ | ಶಂಜದರರ ಶಂಕನಷಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ. ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ 60 6.00 [2 ಎರೆದ ಧಾಳಿಯ 
ಕಲ 
ps I pe ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ 
49 | ದುಂಡ್ಯ | ನಾಂಡವಮರ | ಪಾಂಡನನುಂ ಶಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾಜಮ್ನ ಕೋಂ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ $00 6.00 [0 Ke ಸಾಜ 
ಕಲ್‌ 
SS ES NN; —l 
ಮಃ ನಂಜುಂಡೇಕ್ಕರ ರೆದಿದ್ದಾ ವಿದ್ಯುಕೀಕರಲ 
5 | ಮಂಡ್ಯ | ಮಾಂಡವನುಂ | ವಾಂಡಷುಂ | ಅತಿಗಾನಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೆಹರುಕಾರೋನಿ ೨ವಮ್ನ ಕೋಂ ಚೆಕ್ಕಯೋರಯ್ಯ 6.00 600 0.00 ಇಲೆಕಿರರ್‌ ಈ 
BA 
'ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ಸೆರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೂರೆದಿದ್ದಾ ವಿಮ್ಯತೀಕರ 
15) ಮಂಡ್ಯ ಪಮಾಂಜದಖರ ಐಂಂಡವನಾರ ಬಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣನಂಜಮ್ಮ ಕೋರಿ. ಲೇಟ್‌ ಜಂಜೆಯ್ಯ 6.00 6.00 1 0.00 ಎಲೆಕಿಕಲ್‌ ಜಾಕಿಬುಳ್ಳಿತಿ 
ಕಲ್‌ N 
— — 
ಮೆಃ ನಂಬುಂಡೌಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುಫೀಕರಗ 
182 ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡದಮರ ಬಾರಿಡವಪಾರಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮು ಜನ್‌ ವೆಂಕಟಯ್ಯ 6.00 6.00 0.00 ಎಲೆಕಿಕಲ್‌ 'ಾಕಯಳ್ಳಿವಿ ರ 
ಕ್ಷಕಲ್ಲ್‌ 
kL ಬ N —— 
ಮಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ R AN 
153 ಮಂಡ್ಯ ಬಾರಿಡವುಂ ಪಾಂಡಿವಖುರ ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮು ಬಿನ್‌ ಕೊಮ್ಮಯ್ಯ 6.00 6.00 0.00 - ಎಲೆಕಕರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಖಿಭೇಕಾಗಿದೆ 
್ಕ ಮ ಎದೆಕ್ಷಿಲ್ಲ್‌ 
—l pa 
] ಮಹಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳದಿ ಪಾಪಿಕೂರಟಿದ್ದಾ ವಿ್ಯುತೀಕರೀೇ 
1846 | ಮಂಡ್ಯ | ಶಾಂಡರಮಿರ | ಪಾಂಡವಿಮುರ ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಬುವಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ 6 60 K 0.00 ಎರಕಿಕಲ್‌ 'ವಾಕಿಜಲ್ಲಿದೆ 
. [a 
ಮೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳಬೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ನಿಮ್ಯತ್ತೀಕರಣ 
5 | ಮಡ್ಯ ಪಾಂಡನಮುರ ಪಾಂಡವಮರ ಉಮನಾಯಕನಖಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗಯ 660 6.00 0.00 ಎಲೆಕಿಕಲ್‌ pe ಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕ್ಷಿಕಲ್ಲ್‌ 
[OOS NS SS ———lL SN 


ಕೊಳವೆ ಶಾವಿಸೊರೆದಿದ್ದಾ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ 


186 ಬಾಂಡವಖುರ ಪಾಂಡಲಹಾರ 'ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಸಿದ್ದರುಖು ಜಿಣ್‌ ನಿಂಗಯ್ಯ 600 600 ಬಾಕಿಯಿದೆ 
T T= + 
4 2 ಕೂಳಿವೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದಾ ವಿದ್ಯತ್ತಿತರ 
157 ಹಾಂಡಚನುರ 'ಮಾಂಿಡವಮುರ ಎರೆಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ತೆ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಯ್ಯ 608 6. ವಾಕಯಲ್ಲಿಿ 


ಕೂಳೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿವ್ದು ವಿದ್ಯಶೀಕರಣ 


ಪಾಂಡಿವಮುರ ಪಾಂಜದಮರಿ ಬಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ 'ಶಿಬೆಸಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಪಾಜಯ್ಯ 60 600 ಕಿಲ್ಲೆ 
A dt —— 
ಕೊಳವೆ ದಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯಶೀಕರ 
ಪಾಂಡವಮರಿ ಪಗಡೆಕಲ್ಲಲ್ಳಿ ಗ್ರಾರುದ ಮರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ. ಕುಳ್ಳಬೋಪಿ 6.00 600 ದಾಟು 
—— i ————— \_ 
ವಿ ಸೀನಿ ಮಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಟೂರೆಬಿದ್ದು ವದ್ಯಶಿಕರಣ 
160 | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡವದುತ ಪೆಗಡೆಕಳ್ಬಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಲೋವಿ ಕೋಂ. ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟಬೋಪಿ 6.00 6 0.00 ಎಸೆದ ವಾಯಿದೆ 
4 ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಕ್ವರ | ಕೊಳವೆ ದಾವಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ 
isl ನಾಂಡವಮುಣ | ಬಾನಿಡವರುರ ಸಕುರಳ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೆರಾಜು ಜಿನ್‌ ಕಾಳೆಯ್ಯೆ 60 [ yeti Eh 
, ಸ ಕ್ಲಿಕ್‌ 
k — Jk —- ——— ke 
po ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳನ ಬಾವಿಕೊಕೆದಿದ್ದು ವಿಡ್ಯುಶೀಕರಣ 
62 | ಮಂಡ್ಯ | ಸಾಂಡವಶುಂ ಪಾಂಡವಮರ ಚಿನಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿಸಿದ್ದಯ್ದೆ ಬಿನ್‌ ಕಾಳಯ್ಯ $6.00 0.0೦ ಎಲಲ ಬಾಿಯಲ್ಲಿತೆ 
ಪ ಮೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಮುವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುಶೀಕರಣ 
ಪಾಂಡದಯರಿ ಚನಶುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಬು ಜಿನ್‌ ದೊಡ್ಡರಾಚಯ್ಯ 605 em 0.00 Ke % RR 
WS —- 
ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಜಾಎಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ 
ಪಾಂಡವಹುರೆ ಪಗಡೆಕಲುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಎಸ್‌.ರ್ಯಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಬೋರಿ 6.00 6m 0.0೦ ಎಪೆಿಕಲ್ಸ y Ca ke 
dt a 
: ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ @ 
15 ಮಂಿಡ್ಕ ಹಾಡವಜುರ ಪಾರಿಡವನುರ ಮೇಣಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಸ್‌ ಬಿನ್‌ ಪೇಟ್‌ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ 600 6.00 0.00 ಎಲೆಕಿಕರ್‌ ಕಾಮಗಳು ನ್ರಾರಂಭಿಸದೇಕಾಗಿದೆ 
ಕ್ಷಿಕದ್ದ್‌. 


ಸ + — | 
ಮೆ! ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಮಾವಕೊರಿದಿದ್ದು ವಿಮ್ಯಹೀಕಮಾ 
ಎಲಿಕ್ಸಿಕಲ್ಸ ಭಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮೇಣಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 


ಲೇಟ್‌ ನರಸೆಯ್ಯ 6.00 400 000 


13 ನಂಜಂಜೀ್ವರ | &೧9ವೆ ಲಾವಿಕನೆದದ್ದಾ ಎಮ್ಯತೀಕರಣ 
ಮೇಣಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಪೇಟ್‌ ಬೆಟ್ಬಯ್ಬ 6.00 6.00 6.00 " ಸ ನ್‌ ಹ ವಧ 
i I 
ಕೊಳಿಜೆ ಬಾವಕೆೊಕೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುಶಿಕರಗ 
ಹೊಸಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ. ಲೇಟ್‌.ಜೆಂಕಟಿಯ್ಯ 600 640 00 is ಮ್ಯಾ 
ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕಳವೆ ಬಂವಿಕೊರೆದಿದ್ದಾ ವಿದ್ಯುಪೀಕರಣ 
169 | ಮಂಡ್ಯ | ಖಾಂಡವಮರ ನೀಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ನರಸಯ್ಯ 600 600 0.00 ಎರೆಕಿಕಲ್‌ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಲ್ಲೆ 
We cl — 
॥ ನರಿಜುಂಡೇ: ಕೊಳವೆ ದಾವಿಕೂರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುಹೀಕರಣ 
ಚೆಟ್ಟನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಬೆಟ್ಟಿಯ್ಯ 640 ¥ ಎಬೆಕ್ಷಿಕಲ್ಲ್‌ 'ವಕಿಯಳಿದೆ 
; ್ರೀಿಲ್ದ 
el i if i) J 
ಮಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾನಿಕೊರೆದಿಪ್ದು ವಿದ್ಯಹೀಕರಂ 
m ಸಾಂಡಿವಮುರ | ಪಾಂಡಣಮರ ತಾಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ. ಶಿವರಾಮಯ್ಯ 600 600 00 ನೆ ನ! 
ಕಲ್ಪ ವಾಯ: 
if 7 “1 ಕೊಳವೆ ಬಾನಿಕೊರೆ! ಕ 
- ೂಳವೆ ಬಾವಿಗೊರೆದಿದ್ದು ನಿದ್ಯುರ್ತಿಕರಣ 
ದಾಂಡನಮರ ನರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲುವಯ್ಯ ಜಿನ ಜೆಬುವಯ್ಯ py 600 0.00 J ಡಿ 
ಕೂಳನೆ ಬಾಪಿಕೊರೆದಿವ್ದ ಪಿದ್ಯುತೀಕಿರಣ 
ಪಾಂಡಿನಮರ ನರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಂಬ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯೆ 600 60 000 No 
— + 2 A + | | 
k ಕೊಳವೆ ಬಾನಿಕೂರೆದಿದ್ದು ವಿಡ್ಯುತೀಕರಣ 
m | ms ವಾಂಣವಮಂ | ಬಾಂಣನನುರ ನರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಜಮ್ಮ ಕೋಂ. ದಾಸಯ್ಯ pe 600 0೨9 ಜಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
He mull ———— — 
ಮಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳಪೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುಶೀಕರಣ 
ಪಾಂಡಪನುರ ಅನುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೋಂ. ಪೇಟ್‌ ಶಿನೆಯ್ಯ 6.00 600 0೦0 Re fee ದ್ಯಾತೀ 
ಜಿಕಲ್ಲ್‌ ps 
೪ ಮೆಡಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ |, ಕೊಳವೆ ಬಾವಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿ: "ಕವ 
16 | ಂಡ್ಯ | ಸಃಂಡರಮಂ | ಪಾಂಡವಮಂ ಮ್ಲಿಸಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಪಿತ್ತಮ್ಮ ಕೋಂ. ಚೆಲುವಯ್ಯ 600 600 00೦ ಸಾರೇ ಳು: ಸು 'ಮ್ಯಷಿಕರಣಿ 
ಕ್ಷಕಲ್ತ್‌ 
| A 
ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ತರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯತೀಕರ! 
m ಸಾಂಡವಮರ | ಪಾಂಡವನುರ ಅಂತಣಹಳ್ಳಿ ಗಣ್ರಮದ ಹನುಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಶಿವಯ್ಯ 600 fo 0.00 ನ ವೆ ವಃ ಸ ಮ್ಯೃತಕರಣ 


i ls sl u IL A ES 


ME aT ್ಥ 
18_|_ ಮಂಡ್ಯ | ಜಾಂಡವಹುರ | ಪಾಂಡವರ ಕಣಿದೆಕೊಪ್ಪಲು-ಗ್ರಾಮದ"ನಿಂಗಯ್ಸ್‌'ಬಿನ್‌-ಸಿದ್ಧಯ್ಸ ಇ pe 000 ಈ ಸಲ್ಲ ಶೆ ಸಾರಿದ ನನರ 
& ೪ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ ಬಾಕೆಯಳ್ದೆ: 
ಕಲ್‌ 
1B | mo) mame | wae ಕೆಂಜನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮ್ನ ಕೋಂ. ಕರಿಯಯ್ಯ 6 600 0.00 ಮೆಃ ಸ ಹಾ ಸಾರಾ ಎನಾತೀರಾ 
ನ ಎಲಿಕ್ಕಕಲ್ಲ್‌ ಬಾಕಿಯುಲ್ಲಿ: 
— 
80 | | ಪಾಂ | ವಾಂಜರುರ ಕನಗನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ, ಶೀಟ್‌ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ 600 600 0.00 | ಸಾಡೆಣರ ಕೊಳವೆ fis 
¥ 3 ಎಲೆಕ್ಷಕಲ್ಸ್‌ ಬಾಕಿಯ 
k ಟಲ್‌ 
ಯು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರೆಿದ್ದು ನಿ 
8) | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡನನುರ | ಪಾಂಡವರ ಕನಗನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ದನ್‌ ಲೇಟ್‌.ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ 600 600 0.09 ಸಃ ಸಾ ಸಲಕರ ಕಟಳವರಾ ಭಾಸ ಮತಂ, 
; ಕ್ಷಿಕಲ್ಲ್‌ 
ಮೇಲುಕೋಟೆ ಹೊ: ಕಡ as sowed 
§ ಸ ಲಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಶಂಭೂನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮುಅಮ್ಮ ಕೋಂ. ನಲಜುಂಡೇಃಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿಜ್ಯುತೀಕರಣ 
182 ನಾಂಡಿವನುರಿ ಭಾಂಡದನುರ ಚಕಿಮ್ಮಮ್ಸ 600 6A 0.0೦ ಎಸ್ಕಿಕ್ಸ್‌ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
RE | —— 
we ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಸ್ಸರ | ಕೊಳವೆ ಬಾಪಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ 
183 | ನಂತ | ಬಾಂಡ | ವಾಂಡವಮುರ ನೆಹರು ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೀಲ್‌ ಬನ್‌ ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಯ್ಯ 640 6. 000 farts ವಾ 
ಕಕ್ಷಕಲ್ನ ಬಾತಿಯ 
lL | 
ಮೇಲುಕೋಟಿ ಹೋಬಳಿ, ರಂಭೂನಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ಮೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾಪಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ 
ನನನ ಹೊನ್ನಯ್ಯ 6, 6.4 ಸ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ ಪಾಕಿಯಛದೆ | 
ಕಲ್ಲ್‌ 
eR} EN 
ಮೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ. ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದಾ ವಿದ್ಯ 
85 ಪಾಂಡವಮಂ ಪಾಂಡವಮರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ 6m 6.00 0.00 ಸ Fieri e]. ಇವೆ. ದಾ: ಸ: ಮಿಣ: 
ಲಿಕ್ಷಿಕಲ್ಲ್‌ ಬಾಕಿಯ: 
Lk — - i Fes 
ಮೆಃ ನಂಿಜುಂಡೀಶ್ದರ | ತಳನೆ ಮವಕೊರೆದಿದ್ದಾ ವಿದ್ಯತಿೀಕರಣ 
ig | ಪಾಂ | ಪಾಂಂಪಮರ | ಪಾಂಡವರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಸ.ಮೆಟ್ಟರಾಯು ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ 60 pe [ ಸ್‌ N 
ಹ ಮೆ॥ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳನ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುಶೀಕರಣ 
ಬಿಂಡವಮುರ ಪಾಂಡವಮರ ಸಮೃತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಂದ ಬಿನ್‌ ಕಿಂಚಯ್ಯ [A 6.00 0.00 ಎಲಿಕಿಕೆಲ್‌ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿತಿ 
ಕಲ್ಲ್‌ ಬಾ 
ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಕೀಕರಣ 
ಬೋಳೀನಪಳ್ಳಿ ಗಮದ ಪಲಗ್ಗಿಮ್ಮ ಕೊಂ. ಚಿಂದಗಿರಿಯಯ್ಯ 6.0 600 0.00 ನ ೪: ಸ ದ್ಯಾತೀ 
ವೆಕ್ರಿಕಲ್ಲ 
ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿಮ್ಯಶೀಕರಣ 
ಹೊಸಕೋಟಿ ಗ್ಲಾಮದ ಮಾಯನ್ನು ಕೋಂ, ಚಿಕ್ಕಹೊಸ್ನಯ್ಯ 600 600 000 WAR ಕೊಳದ Pe 
si | ತಿದ ್ಟ 
ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ದಾವಿಕೊಕದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುಫೀಕಲಣ 
80 | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಣಖಂ | ಪಾಂಡನನು ಬೋಳೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 6 6.00 9.00 ಮ sds ದತ 
ಕ್ರಿಕ್‌ 
F E ಸ ಷಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ 
391 | ಮಂಡ್ಯ | ವಾಂಡಲುತ | ಬಾಂಡನನುರ ಅತ್ತಿಗಾನಖಳ್ಳ ಗದ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಹೂಸ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ. ಲೇಟ್‌ ದೋರಯ್ಯ 6.00 600 ವಾಕಿಯಲ್ಲು ಈ 
ಹೊಳಿಪೆ ಬಾನಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವದ್ಯುಸೀಕರಣ 
192 ಮಂಡ್ಯ ಶಾಂಡವಮರ ಪಾಂಡವಂ ಮಾಣಿಕನಡಳ್ಳಿ ಗಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ನಿಂಗಯ್ಯ 6.00 600 pi ಯಲ್ಲಿದೆ ದ್ಯಾ 
NS NN k - 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯತೀಕರಣ 
ಪಾಂಡವಮಂ | ವಾಂಡವುರ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹುಜ್ಜಮ್ಮ ಕೋಂ. ವೆಟ್ಟಯ್ಯ 6 60 [NS fe 
— (2 — 
ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳದೆ ಬಾವಿಕ್ಟೂರದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ 
ಪಾಂಡಿವಹುಂ | ನಾಂಡವಮುರ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 6.00 6.00 hd ಡಿಕ ಬಾಕಿಬಲ್ಳಿತಿ 
ಲ್ಸ | 
dl RM 
15 ನಿಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡನನುವ | ವಾಂಡವಬಂ ಹೊಸಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೆಂಕಟಯ್ಯ ಬನ್‌ ಮೆಕಟಯ್ಯ 700 700 0.೦೦ ದಕ 
R Fa ಮೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ದಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುಹೀಕಿರಣ 
196 | ಮಂಡ್ಯ | ವಾಂಡಂನುರ ಬಾಂಡವನುರ ದೇವರಾಜ ಹೋಂ ಮೊಳ್ಳೆಯ್ಯ ಮೊಳ್ಳೀನಪಳ್ಳಿ 7.00 7.00 0.00 ಎರೆಕಿಕರ್‌ ದಾಕಿಯಲ್ಲಿತ 
EE ERE k ls 
ೊಳವೆ ಡಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾತೀಕರಣ 
19? ಮಂಡ್ಯ ಪುಂಡಿವಮರ ಬಾಂಡವಮಂ ಜವರಯ್ಯ ಕೋಲ ಮೊಳ್ಳೇಕುಳಯ್ತ ನಳ್ಳೀನಹಳ್ಳಿ 7.00 7.00 0.00 ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[oS - — 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊಡೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುಹೀಕರಣ 
98 | ಮಂ | ಪಾಂಡವರ 700 708 9.00 ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ pr 
L ARE I ME 
ಮಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳನೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾತೀಕರಣ 
99 | ಮಾಡಾ] ಪಾಂಡವರ ನರಸಿಂಪಯ್ಯ ಕೋಂ ದೊಳ್ಳೆಯ್ಸ ನಳ್ಳೀನಹಳ್ಳಿ 7100 7100 0.00 ನ RS 
ಲ್ಸ - 
SE 


ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ನರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಕೊರಿದಿದ್ದಾ on | 


300 | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಜಎಸುರ p ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ಪನುಮಯ್ಯ ಕೋಂ ಪನ್ನುಮಯ್ಯ ಸಣಖ 7.00 700 0.00 'ಐಕಿಯಳ್ಳದೆ 
| + T A — el 
ಕೊಳವೆ ಬಂವಿಕೊರಿದಿದ್ದು ನಿದ್ಯುತೀಕರಣಿ 
10 | ಮಂಡ್ಸ | ನಾಂಡವಮರ | ವಬಾಂಡವರುರ ಹನುಮಮ್ಮ ಕೋಂ. ಸಿಂಗಯ್ಯ ನಗಿಬ 200 700 [XT MS 
——— 
L [ 4 — 
Wy K ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಲಾವಿಕೊರದಿದ್ದು ವಿದ್ಧುತೀಕರಣ' 
203 | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡಎನುರ | ದಾಂಜದಮಂ ಯ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಬಕ್ಕಿಹನುಮಯ್ಯ ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳ 700 70 0.00 ಎಲಲ Fasc 2 
+ I _ + ಮ - 
ಕೊಳವೆ ದಾವಿಕೊರೆದಿಡ್ಲಾ ವಿದ್ಯಸೀಕರಗಕ 
203 | ಮಂಡ್ಯ ನಾಂಡವಮರ ಸ್ಣಶಾಯಮ್ಮ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ಮಲ್ನಿಗೆರೆ 7.8 700 0.00 ಎಲೆಕಿಕಲ್‌ ಜಿ 


ACE | r ~ 
- ಮೆಃ ನಂಿಜುಂಡೇಶ್ನರ | ಟೊಳವ ಬಾವಿಕೊರೆದಿಡ್ದಾ ವಿಮ್ಯತೀಕರಣ 
ಯ್ಯ ಬನ್‌ ದೇವಯ್ಯ ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಹೊಸೂರು 7.00 7.00 0.00 ಮಾಕಿಜಲ್ಲಿರೆ 


ನಿ ee Me ಹ ಬ] 


ಮಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕಳದ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತಿಕರಗ 


205 | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡದನುಂ ಈರೆಯ್ದ ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ಬೆ 740 700 0.00 ಎನಿಲ್ಲ 'ಬಾಕಿಯಲ್ಳಿದೆ 
— —— p 
ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಧಾವಿಕೊೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಧರೀಕರಣ 
206 | ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡವಯುರಿ ಜವರೆಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ಅಂಕಯ್ಯ ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 706 7.0 - 0.00 ಎರೇಕಿಕೆಲ್‌ ಅಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 


————— —. Ee 


ಮೆ॥ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೂಳವೆ ದುವಿಕೊರಡಿದ್ದು ವಿಮ್ಯತೀಕರೀಕ 


207. | ಮಂಡ್ವ | ಸಾಂಡವವುಂ | ಪಾಂಡವರರ ಕಲ್ಮಾಳಮ್ಮ ಕೋಂ. ಕುನ್ನನರಸಯ್ಯ ಗೌಡಗೆರೆ 700 2.00 [A ಮ ಟಿ 
ಕಲ್ಲ್‌ 
——— — 7 ನ್‌್‌ ಈ 
4 | ಮೆಃ ನೆಂಜುಂಡೇತ್ವರ | ಕಳವೆ ಬಾವಕೊರೆದಿದ್ದು ವದ್ಯುತೀಕದಣ 
208 | ಪುಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡವಪುರ | ವಾಂಡವಮರ ಅತ್ತಿಗಾವಹಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದೆ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಕೊಂ. ಸಿರಯ್ದೆ 100 100 [2] rss ps 
್ಕಿ ¥ ರ 
— + ——- —— 
p ಮಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ದಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿಮ್ಯತಿಣಿರಣ 
309 ಪಾಂಡವಮುಂ | ವಳಗಿರೆ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಶೇಟ್‌ ಕುಂಟಿ ಜವರಯ್ಯ 6.0 680 000 H 


ಎಲೆಕ್ಷಿಕಲ್ಸ್‌ ಬಾಕಯುಲ್ದಿಬೆ 


- ಈ ಮೆಃ ನಂಬುಂಡೇಶ್ಥರ | ಕೂಳವೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದೃತೀಕರಣ 
210 ಮಂಡ ಹಾಲಿಡವಮಿರ ಪಾಂಡವಿಮರ ರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಶೇಟ್‌ ಚೆಕ್ಕೀರಯ್ಯ 400 4.00 0.00 


¥ ಮ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ ದಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
— I —— 
ಸ ಮೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಕೊರೆದಿದ್ದು ನಿದ್ಯುತಿಕರಣ 
mm ಹಾಂಡವಮುರ | ಪಾಂಡವನುಂ | ದೇವೇಗೆಡನ ಕೊಬ್ನೆಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ನಾಗರಾಜ ಬೆನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಅಂಕಯ್ಯ pe 600 000 ಎಲೆಕಿಕಲ್‌ ಪಾಕಿಯಲ್ಲಿರ 
ಕ್ರಿಕಲ್ಲ್‌ 
A — — - ———— R R 
ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೆಃತ್ವರ | ಕೂಳವೆ ಬಾವಿಕೊಕಿದ್ದಾ ನಿದ್ಯುಕೀಕರಣ 
a2 | ಪಾಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡವಜುಂ | ಮಾಂಡವಯರ ಹಿರೇಮರಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಬಮ್ಮ ಶೇಟ್‌ ರಾಮಕ್ಕಪ್ನೆ 6.00 600 [A ತ ವಹಖ 
A ಕಲ್ಲ್‌ 
[a (NE ———— 
ಸಲಲ ಗ್ರನುದ ತಿರುಮಅಮರ "ಗ್ರಾನದ ಟಿ.ಎಂ.ಸೋಮು ಬನ of ಕಿಂಳಜೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿಬ್ಭುತೀಕರಣ 
22 | ಮಂಡ್ಯ ಖಾಂಡವಮರ ಪಾಂಡವರ kc A 600 6AM 0. 'ವಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಿ ಸ ಲೇಟ್‌ ಮಾಸಯ್ಯ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
He ಖಿ ಮ = 
Ky 3 ROS 4 ಕುರಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂತನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಮ ಕೋಂ. ok ಮೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ವಾವಿಕೊರಬದ್ದಾ ವಿಮ್ಯತೀಕಿಂಣ 
24 | ಮಂಡ್ಯ | ನಾಂಡವಮರ 1 ಮಾಂಡವರುರಿ RAS 600 6.00 . ಎಲ್ಸ್‌  ವಾಕಿಯಲ್ಳಡೆ 
್‌: SS SR 
— § —— 
ಮೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರೆಬದ್ದು ವಿದ್ಯಾಸಸಕರಣ 
285 | ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡವಮುರಿ ಜಾಂಡವಯರ ಅಂತನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ದೊಳ್ಳೆಯ್ಯ 60 60. 0.00 ಎಚೆಕಿಕಲ್‌ ಬಾಕಿಯಳ್ಳಿದೆ 
ಕಲ್ಲ್‌ 
We A he 
ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವದ್ಧುತೀಕರಗ 
216 ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡಿವಮರ ಪಾಂಡವಪುರ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೆ ಕೊಣ. ಗುಡ್ಡಯ್ಯ 6.00 6.00 LR ಎಲೆಕಿಕಲ್‌ 'ವಾಕಿಯಳ್ಳದೆ 
ಲ್ಸ 
RL 3 1— RN EN 
ಮಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿಮ್ಯತೀಕಲಣ 
೫ | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡವರ 'ಮಳ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲೊಕ್ಕಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಖೊಕ್ಕರಾಜಯ್ಯ 600 600 [Nd ಎಲೆಕಿಕವ್‌ ವಕಯಲ್ಳದ 
ಕ್ಷಕದ್ನ್‌ 
- —— — ——— EE ESPEN 
p ಮೆ॥ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾಎಕೊರೆದಿದ್ದು ನಿಮ್ಯುತೀಳ೦ಣ 
28 | ಮಂಡ್ಯ | ವಾಂಜವನಾನ | ಮಾಂಡವಶರ ಬನ್ನಂಗಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ. ಕುಳ್ಳೆಯ್ಯೆ eon po 0.00 es PS 
ಕಲ್ಲ್‌ 
— i i WN GS — 
ಮೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೂಳೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ನು ವಿದ್ಯುತೀಕವಣ 
ಪಾಂಡವಮರಿ ಜಾಂಡದಮೆರ ಹೊಸಬನ್ನಂಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯನ್ನು ಕೋಂ. ಎಳೆವೆಯ್ಯ 6.00 600 0.00 EVE ಸ 
್ನೇ ಎಲೆಕ್ಕಲ್ಲ್‌ ಜಾಕಿಯಲ್ಲಿರೆ 
| ಮೆ॥ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೂಳವೆ ಶಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದಾ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ 
ಪಾಂಡವನುರ ವಾಂಡಿವಮೆರಿ ಜಕ್ಳಯಾಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಿಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಬೆಟ್ಟಿಯ್ಯ 60 6.00 0.00 ಎಲೆಕಿಕಲ್‌ 
ಗ್‌ 
— 4 — —“— 
| - 'ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ 
22) | ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡವಶುರ ಬಳಿಚತ್ತಿಕುಪ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ವರದಯ್ಯ ನಿನ್‌ ಶೀಟ್‌ ಕಾಳೆಯ್ಯ 60 600 040 Kr 
ರ 


L— 


py 


ವಗ — 
ಪಾಂ —— ones: ಖಳೇಳತ್ತಿಕ್ಪೆ-ಗ್ರಾಮನ ನಾರ್‌ ನಾಸ್ಯ Fo 60 py ಮ 4 ka ಪಟ್ಟ ರಂ 
; ಎಲೆಕಿಕಲ್ಸ್‌ ಬಾಕಿಯ: 
pk ಶರದ್‌ 
sk (EN —— —— 
Se ಮೆ! ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೂಳವ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದಾ ನ: 
ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡವಪುರ ಪಾರಿಡೆವನುರ 'ಬಳೇಲತ್ತಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ. ಜರದಯ್ಯ 6.00 6.00 0.00 E pa 
ನ ತಪ್ತ ಸ $ - ಎಲೆಕಿಕಲ್ಲ ಬಾಕಿಯಲ್ಲದೆ 
BN {= | 
24 | weg | xeoanws | mone ಡಂಜಾ ಗ್ರಾಮದ ನುಲ್ಲೇರ್‌ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ 6.00 600 2೦0 ಎ ನಾಡೇ ಕೊಳವೆ ಬಾಪಿಟುರದಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಹೀಕಲಣ 
[= ಬ ' dl MR _ Li: — 
7 ಮೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೂಳೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮತೀಕರಣ 
225 ಪಾಲಿಡವಬು: “ಪಾಂಡವನು: 'ಟೆ.ವಿಸ್‌.ಭ್ಯ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಹೊಂಬಾಳೇಃ 4 oj ಹಿ 
i 9 'ಡವನುರ ಭತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಂಜಾಭಯ್ಯ 6.00 6.00 090 ಎಲೆಕ್ಷಲ್ಲ್‌ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದ 
ಮಃ ನರಬುಂಡೊಕ್ನರ | ಟಂ ಕೊರೆದ ಹೀ 
ಬಂಡೆ | ಪಾಂಡನಮರ | ಬಾಂಡನನು R ಸಔ ವಂ, ಸಂಜುಂಡೇ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೂರೆದದ್ದು ವ್ಮತಿರಣ 
226 | ಶುಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡವರ | ಬಾಂಡವಜುಂ ನಮರಡಿ ಗ್ಯಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮು ಬಿನ್‌ ಲೇಟ ಅಂಕಯ್ಯ 6.00 6.00 0.00 ಎಲ್ಲ ತ 
[1 A [4 Bibs re 
122 | ಪಾಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡಜನುರ ವಾಂಡಡಮರ ಗಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಧಯಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ ಕರಿಯಯ್ಯ 6 640 0.00 ನಸ ಸಾರ ತ ನ 
: ಎಲೆಕ್ಷಿಕಲ್ಲ್‌ ಬಾ 
ಸ i 
— | 
ಯಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ಖಾವಿಕೊರದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ 
28 | ಪಂಡ | ಪಾಂಡವಖರ | ಪಾಂಡಬಮುಂ ಕಯೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಂಬ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ 600 60 [XN ನು, ಕ ಸ್ರ] ಅಡಡ ಸ ಮೀಣ 
ಎಲೆಕಿಕಲ್ಲ್‌ ದಾಕಿಯ: 
[a — J ls 
ು॥ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೂಳದೆ ಬಂವಿಕೊರೆದಿದ್ದಾ ಓ 
29 | ಮಂತ | ಪಾಂuಜಖರ | ಖಂಂಜನನರ ಕೆ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ. ಶೇಟ್‌ ಮಾದಯ್ಯ 60 6a 0.೦0 Gs ys 3ರ | ಕೊಳದ ದಾ sar 
3 Hy ಬಿಲೆಕ್ಸಿಕಲ್‌ ಬಾಕಿಯಿಳ್ದೆಃ 
| SE | — 
ಮೆಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಹೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರದಿದ್ದಾ ವಿಮ 
20 | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಣಡಸುಂ | ಸಾಂಡನನಾಂ ಮುದ್ರ ಹೋಳಿ, ಮಾಜೆಹಳೆ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡ ಕೋರ. ಕೃಷ್ಧದ್ಷ ences ioe Fk ದಾಹ 
ರ ಎಲೆಿಕಲ್ಲ್‌ ಯು 


ೂಳವೆ ಬಾವಿಕೊಡೆದಿದ್ತಾ ಏಮ್ಯ 
ಸಾವಿಡನಮುರಿ | ಪಾಂಣಿಪಖುಂ | ರುದ್ಧ ಹೋಬಳಿ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಬೋನಿ ಏನ್‌ ಚಿಕ್ಕಟೋವಿ Res ಕೊಳದೆ ಬಾ ಸಿ ಮೃತರ 
ಎಲೆಕ್ಷಿಕಲ್ಸ್‌ ಬಾಕಿಯ 


'ಪಾಲಿಡದಮುರ 


ಕೊಳವೆ ದಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿಮ್ಯಸೀಕರಣ 


ಮುದ್ರ ಹೋಬಳ ಜಿಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂಕೆ ಮಹೇಡ ಬಿನ್‌ ಕುಚ್ಛಲಯ್ಯ 6.0 600 0.00 ಎಲ್ಲಿದ 'ಬಾಕಿಯಲ್ಲು 
ಮದ್ದ ಹೋರ ಾನನ ಶಾನ್‌ ನನನ್‌ 
_ E ಮ ಮಃ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ | ಕೊಳವೆ ದಾವಿಕೊರೆಟದ್ದು ನದ್ಯತೀಕಲ 
ಪಾಲಡವಷುರ ಕಾಳಯ್ಯ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಪೆ ಬಾವ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 60. 6. 448 ke |! ಳವೆ ka 'ಮೃತೀಕಿಲಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ a 3 
Z ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊಲೆಬಿದ್ದಾ ನಿಮ್ಯಾಶೀಕರಣ 
ಕನಗೋನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಲುವಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ನರಿಂಸಯ್ಯ 6. 6.0 68 ಸರ iu 
J —] NS 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಧುಶೀಕರಣ 
ಕನಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಜನ್‌ ಯಂಚಯ್ಯ pe 600 449 ರೇ 
— SN | 
f ಶೊಳಿವೆ ವಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ನಿದ್ಮತೀಕರಣ' 
236 | ಮಂಡ್ಯ $ ಪಾಂಡವನುರ ಎರೆಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈಕಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ 6.00 6.00 4.48 ಬಾಕಿಬಿಲ್ಲಿತೆ 
| ಮೆ ಧನು ಎಲಕ್ಟಿಲ್ಲ್‌ 
ಕೊಳಪೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯತೀಕಲಣ 
27 | ಬುಂಜ್ಣ | ವಾಂಟನನುರ | ಬಾಂಡವದುರ ಡಿಂಕಶೆಟ್ಟಯಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಬೋರಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ಟ್‌ ಲೋರಯ್ಯ py pe [Xo Ae 
ಹ 2 | 
ಕೊಳವೆ ದಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುಹೀಃ 
ೊಳವೆ ದಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಹೀಕರ 
238 ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡವಹುರ ನಾಂಡವನುರ ಚಿನಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೇಶ್‌ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ 6.40 6.00 4.48 aps ೨ ತೆ 
ಶೊಳಬೆ ೂರದಿದ್ದು ನಜ್ಯುತೀಕರಣ 
239 | ಶುಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡವಮಿಂ | ಸಾಂಡವಸುಂ ಹೊಸಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಬಿನ್‌ ಕರಿವೆಂಕಟಯ್ಯ 640 6.00 4.48 'ಾಕಿಂಲ್ಲವ is 
ee [RS —————- 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿಮ್ಯತೀಕರಣ 
240 | ಮಂಡ್ಯ ಪಾಂಡವಪುರ ನಾಂಡಿದಮರ ಮಳ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಿಹಿದ್ದಯ್ಯ 600 5.00 0.00 ಚಾಕಿಯುಲ್ಳದೆ ky 
Wis [ 
ಓೊಳವೆ ದಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಧುಕೀಕರಣ 
20 | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡುಂ | ಪಾಂಡಎಬರ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿಕ್ಕೋಳಮ್ನ ಕೋಂ. ಶೇಟ್‌ ಕೆಂಪಯ್ಯ 620 600 0.00 fs 
# pre NS ಕೊಳಿವ ದಾವಿಕೊರೆಟಿದ್ದು ವಿದ್ಯುಹೀಕರಣ 
22 | ಮಂ | ನಾಂಡನಖುಂ | ಫಾಂಡವಮರ ಕನಗನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಶೇಟ್‌ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ 640 6.00 4 'ಬಂಕಿಯಳ್ಳದೆ 
es: FO 47 AS ಮೆಃ ಸಿದ್ಧಲ್ಲಾಜಿ 
Ji : 7 ಸ ದು ಕೊಳಿಡೆ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಧುತೀಕರಣ 
243 | ಮಂಡ್ಯ | ಪಾಂಡನಮಿರ } ಖಾಂಡನಮರ ಕನಗನಮರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್‌ ಬೀಟ್‌ ಚನ್ನಂಕಯ್ಯ 600 pe 0 ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ hich 
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ಈ I ತ pe ಸ T 
t ಫಟಕಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ವ ನ ——! 
% ಸ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ fn ಹ i ಹತ್ತ ಈ ಅಭಿವೃದಿ 15.0 15.09 K ಕಾಮಗಾರಿ_ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ' 
je 3 L [ಕಾಮಗಾರಿ MCA BLN SESS EE 
3 | ಮಂಡ್ಯ | ನಾಗಮಂಗಲ | ನಾಗಮಂಗಲ [ತಮರ ಗಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 10.00 39 ಖಾನಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೋರಿಗರದೊ 2 
ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್‌ ಬಸವಯ್ಯ ಸೊ: 'ಪಿಗರದೊಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಿ 
4 | ಮಂಡ್ಕ| ಮಳಷಳ್ಳ ಮಳನಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಆತಮ 6 ಡ್ನ ಅಬೀಣಿನ ಪಿರ ಚಕ್‌ 25.00 25.00 2594 ಕಎಸ್‌. ನಬೀನಾಂಬಕ| ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
[ಡ್ಯಾಮ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - 
Ll — EE — | 
5 1 ಮಂಡ್ಯ | ಕಲರ್‌ಖೇಟಿ | ಕೆಣರಪೇಟಿ [ಸುಬಾನಿ ನೊಸಲ. ಅಂಗರನಸ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿದ ಮಂಬು ಸಾಯನ 740 1.00 482 ರಾಜೇಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ 
ಡ್ಯ ಸ [ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | % | ನ i ಟಿ 
7 —— | 
ಕಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾರಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರಿಗನಹಳ್ಳಿ ಜವರಪ್ಪನೇಂಯಕನ' 
R ಪೇಟ ಪ \ 
6 ಮಂಡ್ಮ ಕೆ.ಆರ.ಫೇಟಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ ಡ್ಠಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 9.00 900 3 5.97 ಕೆ.ಕೆ. ದಿನೇಶ್‌ ಬಾವು ಕೌಮಗಾಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ. ಅಘಲರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿದ್ಧಪ್ನನ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಮೇಶನ 
7 A ನೇಟಿ |. ಪೀಟ inf le oy fe - . . ಮಖೆ Kt 
ಮಂಡ್ಯ | ಕಂರಸೇಟಿ | ಕಿತಲಸೇನಿ [ಟ್ಟ ಪಡ ಚಿಕ ಡನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಮಗಾರಿ 900 9.00 900 ಥಾಮಚಂದ್ರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಂರಸಯಂದಿ ಗ್ರಾಮಡ ವರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೂನಿಯಿಂದ ಬೊ 
(ಪೆಟ! 'ರಂಗಖೆಟ್ಟಿ 2 ). 4 . ದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಗೆ 
8 ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀ ಬಾ ಕಾಲುವೆ ವರಗೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನ ರ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 30.00 0.00 f; ಬದ: ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಧಣದನನರ ವರ್ಗ ಕಸದ್ಯ ಕಡರ ಎಮಿನನಕಿ 
9 ಮಂಡ್ಕ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪೆಟ್ಟಣ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೂಲಗಾಲುವೆ ಮತ್ತು 45.00 45.00 4454 ಕೆ.ಆರ್‌. ಸಂತೋಷ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಜಿಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
pS ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲು ಸ್ಥಿಮದ ಮರಿಯನ್ನು ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ 
ಪಟ್ಟ ! p % . 0 , ೂರ್ಣಗೆೊಂಡಿದ್ದುಆರ್‌.ಅರ್‌ 
10 ಮಂಡ್ಯ ಶೀಲಂಗಪಟ್ಟಗ ಹೀರಂಗಪಬ್ಟಣ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಸೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 ಬ 6.00 0.00 ಪೂಣಿಃ ಸತ 
; —— 
ಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಡಿ. ಶೇಟ್‌ ದೊಟ್ಟ 
1 ಮಂಡ್ಮ ಂಗಪಟ್ಟಣಕ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಟ್ಟಿ ನ ನನ ಕತ Rai 6.00 60 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದುಲೆಲ್‌.ಅರ್‌ 
p ಹಾ i ಗ ಶೋಯಿಜ್‌ ಠಹ್ನದ್‌ ನರಿಬರ್‌ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಾಂತಿಕೊಸ್ಪಲು ಗ್ಲಿಮದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಕೋಂ ಶೇಟ್‌ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇಪರೆ ಕಾನಗಾರಿ 
12 ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೀ ಎಮೀನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಠಾವ ಕೊರಿಯಿವ ಕಾಮಗುರಿ , 800 6.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ರುದರ್‌.ಅರ್‌ 
ಜವಾನರ ಸಸ gy & ನಂಬರ್‌ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
it EE | 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ೊಪ್ಪಲು ಗ್ವಮಃ ಮೆಚ ನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಜವರನಾಯಕ ನು: 
ಖರಂಗಪ್ಲಣ | ಶ್ರೀರಂಗನಟ್ಟಣ ಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ವಮುದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್‌ ನೀಟ ಎರಡರ ಇವರೆ 5.00 600 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ರುಆಲ್‌ ಆರ್‌ 
ಘೆ |S ನ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ U 
ನಂಬರ್‌ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
—— — 
ಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲ ನಾಗರಾಜು ಜೆನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಇವರ 

14 | ಮಂಡ್ಯ | ಶ್ರರಂಗಪಟ್ಟಣ | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ೊಪ್ಪಲಾ ಗಮದ ನಗು ಟಫ್‌: ರಂಗಯ್ಯ ನನ 6.00 6೧೦ 6.00 ಮಧುಸೂದನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಫ್ಲೈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


205,00 146.30 
55308.80 39062.49 


55308,80 


| ರ ಮಾ ಅನುಬಂಧ: 3 ಸ 
¢ ವ್‌ 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 409(490) ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು } 
” 2015-20 ಸಾಶನಕ್ಸ್‌ಮಂಮಾರಾನ್‌ವವನಾಕ್‌ ನವ 
ಸಮ _ ಮಂಜೂರಾದ | ಬಿಡುಗೊಡೆಯಾದ ಖರ್ಚಾದ 
ಜೇ ಉಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇ: 'ಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ವಃ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಲ್ಲ ಢಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಃ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ pe ಅನುದಾನ/ನೆಚ್ಚ ಗುತ್ತಿಗೆಜಾರರ/ಏಚೆನ್ನಿ ವಿವರ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತ ಹಂತ 
aS eR —+— — 
1 1 3 F] 3 3 [T FY | 
4702-00-101-1-07-739 FRG ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನೆ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು 
| 
1 1ಮಂಡ್ಯ [ಮಳವಳ್ಳಿ [ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೋಕು ತಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಿರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 20.001 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ವಲತೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನ ¥ ಜ್‌ ಥ್‌ ನರಾ ರಾಣ 
1 ಮಂಡ್ಯ [ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ನಾಗರಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ತಪೋವನ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 930.೦0 990.00] 723.47 $.Narayana Reddy [359 ನಿವರ್ಷಣಿ ಕೊರ್ಣಗೊಂಡಿದು ಮತ್ವಾ 
ah £ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳವಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಬಂದಿದ್ದು ಇವನ್ನು 
i) 
ip i ESSN 
3 [ನುಂಡ್ಯ 8 ಆರ್‌ ಪೇಟೆ [ಕ ಆರ್‌ ಪೇಟಿ [ಮಂಡ್ಯ ಜಿನ ಕೆ.ಆರ್‌, ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಯಸಮುದ್ರ ಜೇನುಕಲ್ದುಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಚ್ಛೇವನ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 $0.00 3850 [ಅರ್‌ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್‌ ಗಳುವನಟನಡಿನ್ನು ಕಿವ ನ 
| SS | tk aks 
$  |ಮುಂಡ್ಯ [ಕೆ ಅರ್‌ ಚೇಟಿ [ಕೆ ಆರ್‌ ಪೇಟೆ [ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ಬಿಫ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 50.00] 4982 ಕ.ಆರ್‌.ರಾಜೇಶ ಬರಾ ಅಡುವ ಬಜ |, 
| SE -T —— 
5 ಮಂಡ್ಯ [8 ಆರ್‌ ಪೇಟಿ [ಕ ಆರ್‌ ಪೇಟೆ [ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟಿ ತಾಲ್ಲೋಕು ಶೀಳನೆರೆ ಹೋಬಳಿ ರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರೆಸ್ಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00] 50.00 4930 PT Shivaramu (ಸಾರಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ 
6 ಮಂಡ್ಯ [ಕೆ ಅರ್‌ ಖೇಟೆ (ಕೆ ಆರ್‌ ಪೇಟ 'ಮಂಚ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಸಮುದ್ದ ಸೂಜಿಕಲ್ಲು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00] 50.೦0] 49.87 [ಆರ್‌ ಚಂದ್ರದೋಹನ್‌ [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜ್‌ Re! oh — 
71 [ಮಂಡ್ಯ [ಕೆ ಆರ್‌ ಪೇಟೆ.[ಕೆ ಆರ್‌ ಪೇಟಿ ಮಂಡ್ಯ ಜೆಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ವಸಂತಪುರದಾಸನಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 50.00] 49.80 ಪಿ.8ೆ.ಶಿದರಾಯು 'ಕಾರುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
~— A Ei Rp 
§ ಒಟ್ಟು 1260.00 1260.00) 961.26 
ee C STS RUE Ky 
್‌ res ಫರಾ] 
lh [ಮೇಲು 19,800.00 19.800.00 10,014.11 [ಅಮೃತ ಕನ್‌ ಸ್ಫಕನ್‌ ES Mapai Lo 
ಜಾ 
3 ನಃ Re HE ಟಟ ಬಾ ಮೂವ 
" ಮಂಡ್ಯ ಹೆನ್ಚೆ ಪಾಂಡವಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಖಾದನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಬಳ ಹರಿಯುವ ಮೊಸಳೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಟಿಸಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ * ಸಧಿಗತಲ ಪೂಲ್‌ 
aw —- ನಚಾಕ ಪಡ್ಗರಯಣ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಣಿವೆ ಕರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ (ಮೈಕ್ಟೋಗ' ನೀರಾವರಿ ವ್ಯೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾಂ | 8.100.00 8,400.00 
3 'ಮೆಂಡ್ಮ | ಲಜಬಡವಪುರ [ಮೇಲುಕೋಟೆ ತಿ,642,01 ಚೈತ್ರಾ ಸಿವಿಲ್‌ ಬೆಂಚದ್ಲ್‌ 'ಟುಗಾರಿ ಬ್ರಗೂಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
— BN | | (eS — 
[ಮಂಡ್ಯ ಜೆ್ಲೆ ವಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಹತಿಗುವೆ ಗಮದ ಮಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನಾ ಉುಮಗಾರಿಯ ಔಿ.ಪ.ಆರ್‌ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರೀಮಾನ್ನಿ ಕನ್‌ ಲ್ಲೆ; 
4 ಮಂಡ್ಯ [ಪಾಂಡವಪುರ JN Ep pd ತಿಗುವ್ಪ ಗಮದ ವ್ಯಾಸ: 415 415 434 EE ನಿಕನ್‌ಲ್ಲಿ ಔಾಮುಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊೋಡಿದೆ 
4 ಒಟ್ಟು) 27,904.15 27,904.15 10,178.67 T 
4702-00-101-5-01-139 = ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮತ್ತಿ ವನಡಾರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | 
[ewe ere weep yee ಶಾಜ್ಟೋಕು ನೀಳನರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೋೂಡಿಷನ್ನ ಸಿಸನ್‌ ಪುನ್ಯ ನಮಗ TS $0.00 pe PK Shivaremu ಾದಗಾರಿ ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
k 2 ಬ (2 ( 
3 |ಮಂಜ್ಞ |ಕಂರವೇಟಿ [ಕಆರ್‌ಪೇಟಿ [ನೀನುಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಜತ್ತಿರ ಸಾತುನ ನಿಷಾಣ ಇನಾಂ 100.00 100.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪುತ್ತಯಲ್ಲಿದೆ 
BI ಫಾ| [x | 
3 [ಮಂಡ್ಯ |ಕರರ್‌ನೇಟಿ ಕೆ.ರ್‌.ವೇಟಿ  [ರಾಯಸಮುದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ನೇಲುಕೋಚಿ ಆಣೆ ಹತ್ತಿರ ಲೋಲೆವೆಲ್‌ ಕಾಸ್‌ ನೇ ನಿರ್ಮುಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 100.00 0.00 ಟೆಂಡಲ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ 
* 7 
———— 
[ರಾಯಸಮುಚ್ಡರ ಕೆರೆಯ ನಾಪಿಗಳ ಅಳಿಸೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1 100.00 0.00 'ಚೆಂಜರ್‌ ಪ್ರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕ.ಠರ.ಪೇಟಿ  [ರಾಯಸಮುಡ್ಧರ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಚಳ್ಳೆ ಹೈ ವೆರ್‌ ಕಾನ್‌ ವ ನಿರ್ಮಣ 100.00 100.00 000 ಟೆಂಜರ್‌ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 
6 ಮುಂಡ್ಕ ಕೆ.ಅರ್‌.ವೇಟೆ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ಪಡ್ಡರ ಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್‌ ಕಾಸ್‌ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 100.00 0.00 ಜೆಂಡರ್‌ ಸ್ಲತ್ತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ 
(_ 
kl We ಕೆ.ಅರ್‌.ಪೇಟಿ ಕೆ.ಅರ್‌.ವೇಟಿ [ಕೀಳನೆರೆ ಹೋಬಳ ರಾಯಸಮುದ್ಧ ಗಮದ ಮೇಲುಕೋಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ಥಿ 50.00 50.00 49.44 R Chandra mohen ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಯಗೊಂಡಿದೆ, 
ಇ ಬಾಕು. yy ವು ಎ pt pp ಪ fF ಸಲಿ 
| 8 [ಮಂಡ್ಯ 8ಅರ್‌ನೇಃ ಕ.ಅಲ.ಪೇಟಿ [ಮಂಡ್ಯ ಜೆ ಕೆಅರ್‌ಖೇಟೆ ಶಾಲ್ಲೂಕು, ಕಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ವಿಮದ ಸನಂ.64/ಎ ಮತ್ತು 64/೩ ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 500 29% RD. Kumar ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂಸಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿದಿ' 
pl p > ಒಟ್ಟ 605.00 605.00 NA 101.95 
ವ — 
Fs le [ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 
y ಪಾಂಣನಪಾರ TE [ದಡ ಹೋರ್‌ ಪೈಡ್‌ ನಾನ ನಾನ್‌ ನ್‌ ದಾ ಪ್ಯಾ ಸರ್ಪ ನಾಕ ಪಾಷಾ ಇವರ ಇವಾನ್ಸ್‌ ಪಾರ ದಾರ್‌ಲನದ್‌ನಾಹಾನಗನನ T EE ತ ನಾಂವಾನ್‌ 
1 ಮಂಡ್ಯ il 'ಭಾಮಗಾರಿ 6.00 6.00 0.00 [ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು 
—L EO | 


UN ನಾನ ಹವಾ ನಾದವ ಸ್ಥನ ರವನ್ನನದ್ಯಾ ಇದ್‌ ಪಹಾನನನ್ಲ' ದರದ ಧನ ಬಸದ ನನಾರನವ ಇವಾ — 
2 ಮಂಡ್ಯ | ‘ | 6.00 6.00 0.00 
Ul REN RE: 
[ ಹ ಕಾ ನರ ಗ್ರನದ ವಾಸನ್ಯ ದನ್‌ ನಳಿದಾಸೆಯ್ಯ ಸನಂ. ಇವಾ ಇದನ್‌ ಹತತ ನಾನ ಸರದ ನಾದಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಠ್‌ ರ್‌ 
3 ಮಂಡ್ಯ K [ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಕೊರದಿಮ್ದ  ನಿದ್ಯುಶೀಕರೀೇ 
A 6.00 600 000 EWEN pi 
L Rl R __] ಜ್ರೋಟನ್‌ ಎಲೆಕ್ರಲ್ಸ್‌ ನ. 4 
ಧಾನ್‌ ಹಾಡೆ [ಪಢಸ ನನ್ನ ಗಾನ ರಹತ್‌ ಆನ್‌ ತಸಂವನದ್ಯಇವರ' ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇವನ ಾನ ಬಕನ ನಾಹಾಡಗಿನವ ಉುಮಗಾರಿ | (ಆರಿಣ್‌ಬುಮಾರ್‌) ನಾನಾನಾ] 
pl ಕುಂಡ್ಯ - 600 600 000 ಆಳನಡಿಸಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ 
ಸ [ಪಗತಿಯುಲ್ಲಿದೆ. 
ನನನ ಹಾರಾಟ ಸಂಗಾಪುರ ಸ್ರಾಪಕ ನಮ್ನ ರೋಂ. ಸ್ರಚಾದ್ಕ್‌ ಇವರ ಪನ್‌ ಸಾನ್‌ ನಾನಸಾಕಡ ನಣೊಡೆಗನವೆ ಕಾಮಗಾವಿ ್‌ | [ರಾ 
ಮ K ಸ್ಯ [ಹೊಳವ ವಾನಿ! ವಿದ್ಯುಶೀರ। 
5 | ಮಂಡ್ಯ 600 60 [NT ನನಾ. ನನಗ 
ನನನ ಹಾವಾೋಡ ಪರವರ ಪಟ್ಟಡ್ಯವ'ನಿನ್‌ 'ಪನಪಾಯ್ಯಇವಾ ಇವಾನ್‌ ಡೆ ಪಾಪ ಬವ ನಾಪಾಡಾಡರ್‌ ಇವಗಾರ ಸ್‌ ——— SENET TEED] 
£ ಮಂಡ್ಯ ವ ಹೊಳವ ದಾವಿಕೂರೆಬಿದ್ದಾ ವಿ್ಯುಶಿಕಿರಣ 
6.00 600 000 ರ 
ನಡನ ವರಕನ ದದ ಸನಾ ಗಗನ 3 ಇವರ ಜಹೀನಿನಲ್ಲಿ ನಿದಾನ ಸಾರದ ನಾಕೊಡಗಸದ ಕಾಮಗಾರಿ — 
pe ಈ f ಕೊಳವೆ ಶಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿಡ್ಯುಶಿಕಲಗ 
ಎಡ್ಯ 6.00 6.00 286 ವಿ ಇದೆ ಸೆ 
TT TE ಧನ ರನನ ನ — 
ಸಾನಷನಪರಹಾಲಪಾಟಿ ಸ್ಯಸ್ರಾದನ ಪ್ಯಾನ್‌ ನನ್‌ ಪ್ಯಾಷ್ಯ ಸನರ.15/1ರವರ ಇನ್‌ ನಾನ ಬಾನ ಬಾಕರ್‌ ನರೊದಗನನ ಕಾಮಗಾರಿ ~ ಘ್‌ 
8 ಮಂಡ್ಯ 3 6.00 6.00 2.86 |ಜಳವಡಿಸಿದ್ದು ನಿದ್ಯುಹೀಕರಣ 
cal ನ ಸ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನಾಾಡವವಕ ಹ್‌ ಹಃ ಗದ್ರವರ ಕವಹದ್ರಯ್ಯ'ವ 4 15 ಪದಾ 
ಇ ಎಸಿಡ್ಯ '೦ಡವ: ಹಾಟ ನವ್ಯತ ಗಾವಡೆ ರವೆರದ್ರೆಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಚಯ್ಯ ನರ ರಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಕೂಡೆ ದಾವ ಭಾರೆದು ನೀ ದಗಹುದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೆಜಟನ್‌ ಎಲಲ ವ ವಾವಕೊನಿದಿದ್ದು  ವಮ್ಯರೀಕರಣ 
| 600 600 6 ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ್‌) ಜಾತಿಇದೆ § 
+t ಜಾ] Lo 
EW ಧಾನ ಪಾವನಾ ನಪಗಾನ್ತ ಬ್ರಾದ ಸನಂ. [NSS ಸಕ್‌ ಇಮಾನಿ ರಾಪ'ಪಾನ'ನಾಕಡ ನಾಕಾದಗನವ ಇವಗಾರಿ Gin 
MD RB ಹೊಳವ ಬಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತೀತರಣ 
ಡ್ಯ 6.00 6.00 2186 4 ಇರ ¥ 
— SS EE 
[ಪಾರಡವಮೆರ Tg ನಾತ ನಹನ ನೃಡನ ಸನಂ ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಬದೇನಿನ್ನಿ ಗಾನ ನಾನ್‌ ಬಾರದ ನಕೂಡಗಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ T 
A ಎ ಕೊಳವೆ ವಾವಿಕೊರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯುಶೀಕಂಗ 
ಡ್ಯ 600 6.00 286 ಜಾಕಿ ಇದೆ p 
ಧನಷನನನ್‌ ಪಾನಾಾ ನೇಕಷ್ಗಾ ಸ್ರಾಡದೆ' ಒಡ್ಡಯ್ಯ ದಿನ್‌ ಪದ್ಧ ಕನಾ ಎನನಪ್‌ ತ ಪನ ಕವ ಸತೊನಗಿಸವಕಾವಗಾರ ಹ್‌ NE ಪಾನದ 
w. |; ಮಂಡ್ಯ 600 600 181 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಬೆಚ್ಚಯ್ಬು ತಳವಡಿಸಿದ್ದಾ 
J ಪಗತಿಯಳ್ಲಿೆ. 
ಧಾನ ಗನೌವಕಾಟ [ನಾತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ 'ನನ್‌ ಸ್ನನಜಯ್ಯ ಇದತ ಎವ್‌ನ್ಲಸಾಳನ್‌ಜಾನ 'ಔಾಕಡ ನಕಾರಗನುವ ಕಾಮಗಾರಿ Im ನಾನ ವನಾರದದ್ದಾ ನಾಮಮಾಗಿರ್‌ 4 
ಮಂಡ್ಯ R 6.00 6.00 18 ವಿದ್ಯುಹೀಕಿರಣ 
ನಾನವರ ನಾವಿ ನಕ್ಕೂ ಸವದ ನಷ ಾಟಾರ ನಚಯ್ಯ ಇವರ ಇನ್‌ನನಕ್ಸ್‌ ರಾವಾ ಬರಡು ನಾರೊಡಗಡೆನ ಇಾಷಗಾಕ' + - ಮಾನ್‌ RNR ಗಳತ ವಾನಸಾನವ್ಯಾ ವಾಪಾಪನಜರ್‌ 
14 | ಮಂಡ್ಯ 600 600 181 eee ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ 
» ಸ] ಗಲಿ 
7, ಧಾವನ ಮಾವಾ 'ಡೇಕವ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಡ್ದಯ್ಯೆ ಬಿನ್‌ ನಷ್ಠ ನದ ಇವಾನ್‌ ಬಾಸ ದಾನ ಸಾಕಡಾ ನಾತನವಗಸಾಪಕಾಮಗರಿ AERA K ಸಾ ಸಾಪ ಕ್‌ 
15 ಮಂಡ್ಯ p 600 6.00 181 ಒಜ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಆಲವಡಿಸಿದ್ದು ವಿದ್ಯುಶೀಕರಿಣ 
} | lg p [ಪಗತಿಯಲಿದೆ. 
ಫಾಂಡವೆಮರ ನಾರ [ಳನ್ಥ್‌ ಸ್ರಾನನ ಗಾವಂಡೆದ್ಸಾ ಬೆನ್‌ ತಾವು ಸನ. ಇವತ್ತ 9 ಇವರ ನಮನ ಪವಾರ ಔಡ ನಾರೊದಗನವ ಕಾಮಗಾರಿ — FESS 
16 ಮಂಡ್ಯ - 12.00 120 485 ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಬನ್‌ ವೆಂಟಕಯ್ಯ [ತ್ರ ದ್ರ 
- ವಾನಡನನರ ನಾಕಾ ಯತ್ನ ಭಾದ ನಿಂಗನ್ಮು ಕೊನ ರಹಯ್ಯಸನಂ33 ಇದೆರ ಇನಾನನ್ನ ತ ನಾನ ಸಕದ ನೇಶೊದಗಸದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ದಾಡಿ ವಾವಕೊತೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯಹೀಕಿರ! 
೫ | ಮಂಡ್ಯ 600 600 150 ಸಂಗ 64ರ ಕಯ ಗಳ ನ್‌ವಟೊನಬನ್ನಾ ನನನ 
ಧಾಾಕನವರ ಪಾವನಾ ನಡತೆ ಗ್ರದರ ಪಾಕ್‌ ಐನ್‌ ಹನ ನನರ ಇಮಾನನಕ್ನ ಕಾಳಪ ನಾನ ನಾಡ ನಾಕಾದಗನವೆ ಇವೆಗಾಿ' T zl —- Tr ಸಾಪ ನಾರದ ಸಾಮಾನ್‌ 
18 ಮಂಡ್ಯ 6.00 6.00 0.00 ಪಾರ್‌ ಜಿನ್‌ ಕರಿಯಲ್ಯು [ಅಳವರಿದ್ದು ವಿಮೃಶೀೀರಣ 
[ J LE | cH ಪಗಟಿಬುಲ್ತಿದೆ. 
ದಾಗ ನಗನಾಂಗರ ಪದ್ಯ ಪನ್ನ ನಗಡಂಗಲ ಘಲ್ಗೂಲ ಸನ್ಸಾನ್‌ ಸಾವನ ಹನ್ನ್ಯಾವನ ಅಮೆ ಆರಸವ್ಮ ಇರ್‌ ತಾ ತಾ ಇವಾ ಇದನ್‌ ರಳ ಬಾವ ಪಾಗಾರ ನನರ್ಗಾಗೂಸಡದ್ತು' 
19 ಮಂಡ್ಯ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ J 8.50 8.50 639 , ಆರ್‌, ಸಿಷ್ದೆಯ್ಯ ತರ್‌. ಅರ್‌. ಮ ಬಲು 
2 1 - ಪಾಐತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ 
pet ಮ್‌ 
19 122.50 122.50 34.88 
L L is ep, Me L (ENE 
87102-00-789-0-00-422 — ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ) 
im TTA EET ನಮಷ ವಾಗ ವಮನ ಸ್ರ 
) ಮಂಡ್ಯ ರರಪಾಟಿ ರಂಬಾ ಗನೀಲನ ಪ್ಪರ ಗ್ರಾನಾಡ ನಾಗರಘಟ್ರ ದಾಖಿಲಯ ಸನಕ ಬನಾಂಗದ ಕೈತರ ಇಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಸೆನಾಗಾಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ hs Conscuston [nc ನanrಕಿaeಡದೆ. ಆಂಿನು ರಟ 
50.00 50.00 85.68 jes ಾದತಿಯಾಗಿದೆ. 
| SOS l- ಸ ಇಡ ಣ | 
ಪಾಡ ಜರಂಗಪನ್ನಣ [ನರಂಗಪ್ಟಾಣ [ಗಂಗೂರು ಇನಾಮ್‌ ಪಾವಾ ತಣ್ಣ ಕವರ ಮನನ ಹತ್ತಿರ ಸಾತ್‌ ಪಢ್ಗ ರ್‌ ಪ್ಯಾ ನರ್ಮಾಣ'ಕಾಮಗಾರಿ - [ವಗರ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. ಅಂತಿ ಅಲ್ಲ 
3 50.00 50.00 ೩43.08 Natiappa ಾವಪತಿಯಾಗದೆ. 
——— 
ನತ್ಯ ಹಡ್ಸಾಹ |ನಾಡ್ಸೂಡ್‌" ಮದ್ಧೊರು ತಾಃ ಧಾನ ಮಂಡನಸ್‌'ಗ್ರಾಪದ ಪೌಶಿಷ್ಠೆ ಜನಾಂಗದ ಕೃತಕ ಇಮಾನಿನ'ಹರ `` ಹರಿಯುವ ಸ್ಸ್‌ ಸ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನರ್ಮಾಣ ” TT [ನಿ ಘಂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
3 ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 10.00 618 . Rajegowda ಲ್ಲಾ ಚಾವತಿಸಲಾಗಿದ 
— — — 
rs ಪಾಡ್ಯ [ಪಡ್ನಾದ |ಪಮ್ಗಾರು ನುಡ್ನೊರು ಧನ ಪಾಸತ್‌ ಗಡದ ಪರಸಿಷ್ನ ಜನಾಂಗದ ಕ್ಯ ಇವಾನ್‌ ಪ ಪಾಯದ ಹಳ್ಳಿ ಜೆಳ್‌ ಡ್ಸಾಂ ನರ್ಮಾಣ 
4 [ಕಾಮಗಾರಿ | - 10.00 10.00 64 Nandish ಣ್ಞಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
RAN ES SS EEN SEE | 


ಮದ್ದೂರು" ವುಡ್ಸ್‌ ರ ಇತನ ನ ಸಾಕ ವಪತಷು ಆಕಷ್ಠಡ್‌ ವತ್ಸ ಪಾವಾ ಮೆಕ್ಥ'ಗ್ರಾಷರ್‌ ಸಕಾ ಜನಾಂಗದಕೈತರುಗಥ ನ್ಯ ಹರಸ TT 3 7 
ಜಮೀಗಿನ-ಪತ್ತಿರ`ಹರಿಯುವ`ಹಳ್ಳಕಿ ಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 80.00 80.00 [J K. Raghavendra ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಜೇಕಾಗಿದೆ § 
.ಆರ್‌.ಪಾಟಿ ಳೆ ಬಳ್‌ ವಾನಿಗರಹಾಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಿಕಪ್‌'ಹಾಗಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
100.00 100.00 [) MR Somashekar  [ಮಗರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿೇಕಾಗಿದೆ 
y ST TE RY p ————t— —— - 
, ನಡ ನವಂ ನಾಗವಾಗ ಜಿ.ಚನ್ನಾಪರ ಗ್ರಾಷುದ ಸ್ಸ್‌ ಪ್‌ ಇಧವೃದ್ದಹನನ A I 'ಣನುಗಾ ಭಾಜಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂವಿ 
| 50.00 50.00 37 ನಲ್ಣಯ್ಯ ನಲದ [ದ ಶಾನತಿಸಲಾಗಿದೆ 
SR tas FMR ಇಷ್ಟ Ad eS ris 
4. iS 350.00 350.00 » 138.43 
es a NR 
§ 4702-00-796-0-00-423 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 
—— ಧ್‌ ———— —— 
0 [ನಂ [ಪರಂಗವಟ್ಟಣ [ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದೇವಲಾನುರ ಪೋಬಳ. ಸೋಲಿಗಿರಕೊವ್ನಲು ಗ್ರಾದುದ ಕಳ್ಳಿ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 50.00 50.001 ಕ ಗು 
್‌ p 
2 [Wo [Soonaye [goons 'ಅಕ್ಕಿಹಬ್ಬಾ ೈಹೆದ್ದಾಳು ಗ್ರಾಮಡಿಲ್ಲಿ ಕಬ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕುದುಗಾಲ 50.00 50.00 44.16 ನ ನಂ ಅಂತರ 
ಜಿಲ್ಲ ಸ 
SSE RN | —— —— 
R iy ನನಾ ಗಾ ನವನ್‌ ನಾನ್‌ ಸನ ಎಸ್‌ ಆತೃ ನವ ಇಬ ಪ ಹಾಹಾ ಸಧ್ಗ ರ್‌ ಜಾ ಇವನಗ - ~f ಧಾಮಗಾರಿ ನೂರ್ಣಗೊಂವಿನು ಆವ 7} 
3 [mo [erooncge [poorer » 50.00] 50.00; 49.38 ಎಸ್‌.ಕೆ.ಬನ್‌ ಭ್ರಾಪ್ಟಚರ್‌ A ಗವ 
3 ke ್ಲ . . 'ಜಲ್ಗು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ 
| Ec ESSE 
ಮ ವಾ್‌ ನಾಸ್‌ ನನವ ಸ್‌ Wu ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂಗಗೊಂಡಿದು, ಅಜ 
4 ಮಂಡ್ಞ ಕರವೇ ಕ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ H 4 40.00 40.00 ನ ಹ ಬ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ 
: ಹಾಡತಿಸಲಾಗಿದೆ 
ke lL - le 
pT — 2 
fe 190.00 190.00 166.07 
i NE ddl 1 
49 ಸ್ನ ಒಟಾರೆ 30431.65 30431.65 11581.26 
SE [2 il 
+ ) 


ಅನುಬಂಧ 1 


ಎಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಪೃಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 409(490) ಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು 


2020-213 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಾಪಗಾಕಗಳ'ನಷಕ 
ಗ 
ಸಮ Pe ಮರಿಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗೊಡೆಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆಡಾರರ/ಐಜೆನ್ಲಿ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತು 
ಮಃ ಸರು ತಿ ನಿ ು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು / ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆ: ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚಾದ ಅನುಬಾನ/ವೆಚ್ಚ ನರ sd 
SE ee 
TO 7 7 7 p % ಇ p py 
ls 
; - 4702- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ { 
1 [ಮಂಡ್ಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಾಯಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಮಳೆ ಹಾದಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 15.00 15.00 14.89 ಎಂಗೋಪಿ [ಕಾಮುಗುರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—— ನ I - B | Ls 
1 [ಮಂಡ್ಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ |ಕ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಾಜಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಮಳೆ 'ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 10.00 ವ 9.70 ಪ್ರಕಾರ್‌ ಕಾಯಗಾರ)ಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
I 1 - - [- — dH 
3 [ಮಂಡ್ಯ ಕಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ (ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡರಗುಡಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 40.00 37.95 ಆರ್‌.ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್‌ [ಣಡುಗರ ಪ್ರಗಿಯಲ್ಲರ 
SE bal aes ls V8 _ | | 
4 [ಮಂಡ್ಯ ।ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೇನುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 40.00 38.89 'ಆರ್‌.ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್‌ |೫ಮಗಾಳ ಬ್ರಗತಖುಲ್ಲಿಡ 
MN —— RS —— ಮ — | 
5 |ಮಂಡ್ಯ ಕೆಆರ್‌ಪೇಟೆ [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಮೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರಂಗಿ ಕೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ 40.00 40.00 39.29 ಆರ್‌.ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್‌ (ಕಾಮಗಲ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 
5 ಮಂಡ್ಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರಂಗಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 50.00 4748 ಆರ್‌.ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್‌ |ಣದುಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ME Po I 
7 [ಮಂಡ್ಯ |ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟಿ [ಕೆಆರ್‌.ವೇಟಿ [ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗಲಯ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 50.00 45.61 ಆರ್‌.ಟಂದ್ರ ಮೋಹನ್‌ |ಕಾನುಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ನಿದೆ 
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